ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


"1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಂಖ್ಯೆ : 512 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಇಕ್ಸಾಲ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಸರಡಗಿ 
" 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 23.07.2019 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
ಸಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು: ಉತ್ತರಗಳು: . 
ಅ. ರಾಜ್ಯದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ" ಇಲಾಖೆಗೆ 1 ಸಣ್ಣ `ನೀರಾವರ`'ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಳೆದ 3'ವರ್ಷಗಳಕಿ 
< ಕಳೆದ 3 ವಷ ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ' ವರ್ಷವಾರು 
” ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ | ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಶೆಸಂ]7 ವರ್ಷ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ ಒಟ್ಟಾರೆ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವರ್ಷವಾರು ಯೋಜನೆ 1 ಯೋಜನೇತರ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) |11 2016-17 | 162,670.00 19,746.00 | 1,82,416.00 
2 2017-18 | 2,34,699.99 | 14,965.00 | 2,49,664.85 
3 2018-19 | 2,18,333.00. | 13,273.00 | 2,31,6೦6.೦೦ 
ಕೇಂದ್ರರರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ದ`ಮೂರು`ವರ್ಷಗಳಕ್ಲ 
- ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವು "ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ | ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿವಿಧ`ಕಕ್ಕ ಕಾರ್ಷಿಕೆಗಳಡ ಪಂಚಕ ಮಾಡಲಾದ ಇನಾದಾನ 
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ | ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಯಾವ ಯಾವ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಯೋಜನಾವಾರು, 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
ಇ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ 3ಲಬರ್ಗ 
ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ 
ಯೋಜನೆಯೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 20 LCQ 2019 


po 
(ಸಿ.ಎಸ್‌. ಪುಟ್ಟರಾಜು) 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
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ಹಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಚಿಂಶ 


ಚಿ೦ಚೆ 


Te) 


ಸೇಡಂ 


೪, 


ರ್ಕ ಇನ್ನರ್‌ ಅಷ್ಮರ್‌ ಸರಡಗ ನಾಮನಿರ್ಡಾನ ಷಾಂದದವರ ಮಾನ್ಕ ಪಧಾನ ಪಾಷ್ತಾನ ಸದರ ಇವರ ಷ್‌ ಗುಡಾರ ಪಾ 


7 
OS, 


7707-00-02 
436 ಕೆರೆಗಳು, 
ಹೊಸಕೆರೆಗಳು, 

ಪಿಕಪ್‌ಗಳು 


436 ಕೆರೆಗಳು, 
ಹೊಸಕೆರೆಗಳು, 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳು 


ತದ ವರ್ಷಗಸ್ಸ್‌ ವಗ ಸಹ್ಯ 


TET 


ರ್ಡ್‌ 


ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಜಿನಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-1- 
07-436 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-436 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


TAT 
07-436 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-436 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


0.00 19.90 


ಅಕ್ಲಷಾರ ಕರೆ 
ಮಲಕಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 
ಕಾಲುವೆ ಕೆಲಸ (ಎಡದಂಡ 
ಕಾಲುವೆ) ' 


50.00 0.00 45,20 


( 


[UN 


ಸಾನ್‌ ನರಾ 


2017-18 


68.99 


2.51 


TE] 


£ 
2018-19 


23,53 


0.00 


0.00 


€ಜನೆಗಳ ವಿವರ 


2019-20 


10 


0.00 


0.00 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ: 
(6+7+8+9+10) 


Kl 


89.52 


92.95 


24.33 


47.1 


ಕ 31ಳ್ಳ ಅನುಬಂಧ 


ರಾ.ಲಕ್ಷಗಳಕ್ಲ 
'ಷರಾ 


"| 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನ್‌, 


ಸೇಡಂ 


ಅಫಜಲಪೂರ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ 


FTN 
07-436 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ ' 


ವೆಚ್ಚ 
TET TIENT T TOT T TOES T 05 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
" ಮೆಚ 


ಇರನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ . ಹತ್ತಿರ 
ಫರೀದ "ಸಾಗರ ಕೆರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


§ ಸ್‌ಡರ AT-M 


07-436 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4102-00-101-1- 
07-436 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


AOI 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


4102-00-101-05- ನಾವದಗಿ 


ಲನಿಂದಾ`ಸ್ರಮದ ಹಾರ 
ಕೋಲಕುಂಬಾ ಆಣೆಕಟ್ಟು 
ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನಾನ್‌ ಸನ ಇ 
[ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೆಲಯ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ . 


12 ಕಲಬುರಗಿ 14702-00-101-05- [ಖಾಣೇಗಾಂವೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 


01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ' 


4702-00-101-05- 


ನಿರ್ಮಾಣ 


"01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ದೇವಲಫಾಣಗಾಪೂರ- 425.00 0.00 0.00 ೨9.25 265.98 
ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ - 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ] 100.00 0.00 81.43 0.82 0.00 


0.00 


ಗ್‌ 


82.25 


150.66 


ನವ್‌ 
ಹೂರ್ಣ 


ಪೂರ್ಣ: 


೦ಡಿದ 


Fe 


sr A 


4702-00-101-05- 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-05- 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


FOS 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-05- 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-05- 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-05- 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗಾಂಡಗುರ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ ಸೈಟ್‌ ನಂ.2 


ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ 


C; 
ಹತ್ತಿರ 


ಶಿವರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ 
ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕೂಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರ 


ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ 
ಚಂದಾಪೂರ- ಖಾನಾಪೂರ 
ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಬಿ. 


ನಿರ್ಮಾಣ 


194,00 


15.36 


251.77 


2016-17 | 2017-18 
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[PAF 


0.00 


0.00 


0.00 


ಚ್ಚ 


ಟ 
2018-19 


0.00 


0.00 


0,00 


2019-20 


0.00 


0.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಪೂರ್ಣಗೂೊಂಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
(6+748+9+10) 
IW 12° 13 
3734 ನಾರ್ಣಗಾಂಡಡೆ 
[CNS ಮಾರ್ಣಗನನಡಪ 


251.77 ಫಾರ್ಣಸಾಂಕನ 


- 


mn 


ಕ್ತ p ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರೆಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹಂತ ಷರಾ 
ಸಂ ಮೊತ್ತ [ETO WE-S TINT] ಟ್ಟು ಪಚ್ಚೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ (6474849410) 
| ಹ 
20 | ಚಿಂಚೋಳಿ |4702-00-101-05- ಡೌಗಂವಕ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ] 365.00 395,46 11.32 0.00 0.00 0.00 406.78 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |: | 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ !ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
21 Tso T4702-00-10-05- ಹೊಸಳ್‌ ಹೆಚ್‌ ಗ್ರಾಮದ] 9.50 , 59.78 3.41 0.00 0.00 0.00 6319 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
01-436 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳ |ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ ; 
ನಿರ್ಮಾಣ » 
22 ಜೌವರಗಿ 471 ಪ್ರವಾಹ ಕುಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತರ "35.00 34.10 0.00 0.00 0.00 0.00 34.10: ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 
"ಕಾಮಗಾರಿಗಳು [ಕಾಮಗಾರಿ 
22| 3085.10 1893.20 623.99 | 333.10 290.60 44.28 3185.17 SNR 
2017-18 § 
1 ಚಿತ್ತಾಪೂರ 4702 ನಬಾರ್ಡ [ಮಾವಿನಸೊರ ಕೆರೆ ಮತ್ತು 90.00 0.00 0.00 0.00 83.50 83.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳ- ಆಧುನೀಕರಣ [ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ - _ 
7 ಅಫವಲಿಷೂಕT 3702 ನಾಡ [Construction of 5600 [OT [NO ಕರರ 4327 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ i 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ |Anicut near Karajagi | 
village _ 
3 ಕಲಬುರಗಿ 4702 ನಬಾರ್ಡ್‌ [ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ |ಶತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
4 ಕಲಬುರಗಿ 472 ನಬಾರ್ಡ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ] 100.00 0.00: 0.00 0.00 97.67 . 91.67 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ |ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 ಕಲಬುರಗಿ 4702 ನಬಾರ್ಡ [ಶೀನಿವಾಸ ಸರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ] 95.00 0.00 0.00 0,00 62.60 Sa 60 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ [ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
6 ಚಿತ್ತಾಪೂರ 4702 ನಬಾರ್ಡ ನಲಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 80.00 0.00 0.00 29.71 51.57 Ba 34 ರ್ಣ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ i 


p)) mt 


4702 ನಬಾರ್ಡ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ 


436 ನಬಾರ್ಡ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ 


4711-01-103-1-00-18 


ಬ ಹ 


ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು! 


ನಿರ್ಮಾಣ 


2016-17 


™™ 


To |0| [TD 


3816.10 623.99 


2019-20 


ವಷ್ಣಾನ 
(6+7+8+9+10) 


0.00 


29.77 
362.87 


45,38 


461.06 
751.66 


45,38 


083 
37700 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ . ಷರಾ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡ್‌7ಪಗತಾಂಪಕ್ತಡ 


ಶ್ರೀ ಇಕ್ಸಾಲ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಸರಡಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 512ಕ್ಕಿ ಅನುಬಂಧ 


ಕತರ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ರದಗ ಇನ್ಲಹ್‌ಕೃನಾಳ್ಳವಾಡ ಸ ನಾವಾ ಹೋಬನೆಗಳ ನವಕ 


ಚ್ಚ 


2016-17 | 2017-18 


2018-19 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


1 4702-00-101-1-024ಬಾಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜಿನುಗು ಕೆ 
139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ' 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗ್ರಾಪರ್‌ಪ್ರೌಾಕಸ್ಣ 
139 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ [ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


3 ಷೂ ] : 
1] ನಿರ್ಮಾಣ-ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು * 
_ 4 ಅಫಜಲಪೂರ |4702-00-101-1-07]1ಅರ್ಜುಣಗಿ ತಾಂಡಾ ಕ 
" 139 ಕೆರೆಗಳ 
or . ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
- ಟ್ರೆಂಚ್‌) . " 
Feo AN ITHನರದರಗಾ ಜನಗುಕರ 
139 ಕೆರೆಗಳ - 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 
K » | | 


1,30 0.59 0.00 0.24 0.00 0.83 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


$ ಯ 


2 
ಅಫಜಲಪೂರ 


ಅಫಬಲಷರ 
ಅಫಜಲಪೂರ 


ಅಫಜಲಪೂರ 


3 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


Pe EET Ey, 
139 ಕೆರೆಗಳ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಬಡದಾಳ ಜಿನಗು ಕರ 


ಬಳೂರ್ಗಿ ಜಿನಗು ಕರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


3.00 


1.50 


139 ಕೆರೆಗಳ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


139 ಕೆರೆಗಳ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


ಅಫಜಲಪೂರ 


12 


ಆಳಂದ 


ಆಳಂದ 


139 ಕೆರೆಗಳ 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


4702-00-101-1-07: 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


4702-00-0-1-071ಮಾಶಾಳ ಜನಗು ಕಡೆ 


ಬಡದಾಳ ಜಿನಗು ಕರ-2 


ಕರಜಗಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ 


2.00 


1.20 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


A) 


4702-060 8oಡೋಧ ಜಿನಗು ಕಡೆ 


4702-00-101-1-074ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಜಿನೆಗು ಕರೆ 


1.40 


25.00 


25.00 


0.00 


0.00 


0,00 


1,33 


0.46 


0.45 


0.43 


0.31 


1.16 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


15.37 


13.56 


0.48 


0.68 


0.09 


0.84 


6.18 


0.00 


0.00 . 


0.00 


1.13 


0.78 


155 


19,52 


ಕಾಮಗಾರಿಯ |” : ಕಾಮಗಾರಿಯ:ಹಂಶ್ಯ *| 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ SE ಲ್ಲಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡೆದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಳು 


ಇನಾಗಾಕಹ್‌ ತ 


3 
FANT 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


139 ಕೆರೆಗಳ. 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ತಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
' ಟ್ರೆಂಚ್‌) ' 


OTN 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟೆಂಜ್‌) 


4702-00-101-1~-074 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


2015-16Se | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | ಒಟ್ಟು ಚ್ಚ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ , 


3 GE EE CE RS EE 


4702-00-101-1-074ಹಳ್ಳ; ಕ ೫ | 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


La _ W 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


22 ಆಳಂದ 4702-H0-10-1-07]ಸರಸಂದ ಕರೆ | LIS 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 

' 139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


23 ಆಳಂದ 4702-00-101-1-07]ಹಡಲಗೆ ಕರ 1.40 0.00 K 1.22 0.00 0,62 0.00 1.84 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ, 
ಟೆಂಚ್‌) 


py SFE ATO TITIES ಜನರೆ TIS [0 [CC TT EET 725 
139 ಕೆರೆಗಳ ' | } 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) ; 


25 ಆಳಂದ 14702-00-101-1-07 ಖಜೂರಿ ಜಿನಗು 1.20 0.00 ta 0.00 0.62 1.38 
¥ 139 ಕೆರೆಗಳ 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


26 SRE TATOO AT ಜನಗು ಕರೆ 730 [XN [6 00 | 062 787 ಣಗೊಂಡಡೆ 
139- ಕೆರೆಗಳ | . 4 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ| ' k 
} ೫ ಟ್ರೆಂಚ್‌) ' 4 - 


27 ಆಳಂದ 47102-00~101~1-07. 'ಮಾಡ್ಕಾಳ ಜಿನಗು ಕ 0.71 0.00 0.62 1.33 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


Ki ಕ 


31 


32 


33 


34 


ET TSN AN 
: 139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
: ' ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07- 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


TENTS 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


NTT 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


FOTO 07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


ಕರಹರಿ 


2015-16ನೇ 
' ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


3.05 0.00 


ಚ 
(64748 
SN NN 
| | | 
NW | 
W | 
| W | 
[5 
[X32 
087 TO Ts 


10 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


2019-20 | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪಾಹ್ನನ 


ಪೂರ್ಣ 


2 
ಸೂಂಡಿದೆ 


೫ 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


3 4 


ಆಳಂದ 


ಆಳಂದ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


FIOM TOT ITST OS _ 


1399 ಕೆರೆಗಳ. 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-071ಶುಕ್ತವಾಡಿ ಜಿನಗು ಕೆರೆ 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-071ಮಳಸಾಪೂರ ಕರ ಮತ್ತು ಕಾಲು 
139 ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07 
39 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಮಲಾಪೊರ (ದಕ್ಷಿಣ) ಕ 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ, 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) ' 


47102-00-101—1—07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 
4102-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ. 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-0743 

139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ. (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


1.80 


2.90 


25.00 


TENT TIT T TORTS TOT ್ಠಾ ಪ 
(64748 


16.74 2.89 0.00 0.00 


11 


9 10 Hl 
0,00" 0.00 2 
. 0.00 . 


Ww § 


3.29 


0.00 1.34 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ _ ಷರಾ 
5" ಪ್ರಗತೆಯತ್ಲಿಡೆ 
12 13 i4 
5 NO 
ಷಾರ್ಣಗೊಂಕ8ಿ] 


೫] ಹರನ ಹಾ 
ಸಂ. 
ಹ ್ಸ ಡನ್‌ 7ಪಗತಪ್ನಡ 
el E. 
43 ಕಲಬುರಗಿ : 

"139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
44 ಕಲಬುರಗಿ 

139 ಕೆರೆಗಳ | 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


45 ಕಲಬುರಗಿ 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ, 


2.38 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07]ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜನಾಳ ಜಿನೆಗು ಕೆ 

139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


134 | ಪೂರ್ಣಗೂರಂಡಿಡಿ | 


ಕಲಬುರಗಿ TANT ಭಗವಾನ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕರ 3.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


FSA NTS ನನಹಾಳ ನಾ A 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
, 139 ಕೆರೆಗಳ K i 


ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


[5 ತಾಲ್ಲೂಕ ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಷೆಜ್ಚ ್‌~್‌ಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


E> ಮೊತ್ತ ETE TET TTT AOR-S 7305-0 [ಬನು ಪಚ್ಚಿ] ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
K ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ R - (6+7+8 
ವೆಚ್ಚ. $ +910) | - 


50 ಕಲಜಾರಗ 14702-00-101-1-07]ಗೋಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕೆರೆ 3.00 000 142 0.52 0.00 600 234 1] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
139 ಕೆರೆಗಳ ) 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


5) FoR 14020 M-TH ಯೊಂಗರಗಾಂವ ಜನಗ್‌3ರೆ 300 0.00 736 [CT 050 | 000 278 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
139 ಕೆರೆಗಳ 3 ನ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


52 ಕಲಬುರಗಿ 14702-00-101-1-074ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು ಕರೆ 3.00 0.00 1.34 0.93 0.00 0.00 2.27 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
139 ಕೆರೆಗಳ y 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


53 ಕಲಬುರಗಿ ETI ESTE ತಾಂಡಾ ಜಿನಗು 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


54 ಕಲಬುರಗಿ |4702-00-101-1-071ಮೇಳಕುಂದಾ.ಬಿ, 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


55 sodA T4702-00-T0-T-071ಸ೦ದN ಜಿನಗು. 
139 ಕೆರೆಗಳ N 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-T0I-1-07 
139 -ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರಿರಚ್‌) 


13 


» 


58 


59 


61 


ಕೆಲಬುರಗಿ 


[3 

b. 
4 
& 


1] 

ks 
ಮ] 
£ 


ಚತ್ತಾಪಾರ 


Wi 


FOTIA 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


FOTIA 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಆಲೂರು (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-1-071ಕರದಾಳ ಕ 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07]ಜೀವಣಗಿ ಕದರಗೌ`ಜನಗು ಕರ್‌ 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


3.00 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-074ಪೇಠಶಿರೂರ ಕೆರೆ 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


0.00 2.50 0.06 
8.00 0.00 0.37 5.69 
5.00 0.00 0.12 2.98 
5.00 0.00 4.11 ₹೫ 


0.00 


ಕ 


0.00 


0.00 


14 


0.00 


0.00 


0.00 . 


0.00 


§ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ ಕಾಮಗೌರಿಯ ಹೆಸರು , ಅಂದಾಜು ಪಚ್ಚ _ a y H ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರತ ಷರಾ 
ke 4 4 kA 205-16 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | ಒಟ್ಟು ಚ್ಛೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ; 


[N 


( 


p23 
[e] 
p 
(CR 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ (64748 
ವೆಚ್ಚ +9410) | 
1 2 3 4 5 f 6 7 8 9 
64 ಚಿತ್ತಾಪುರ |4702-00-101-1-07 ವಚ್ಚಾ 5.00 0.00 4.02 0.00 0.00 
139 ಕೆರೆಗಳ i K 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ P ಫೀ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4102-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


7.23 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ f | f 


೨.66 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಃ 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


68 ಜೀವಗ 4702-00-07] ಕಡಚಿ-ಯಳವಾರ ಸಹಿತ ಬ್ಕಾರೇಜ 
' 139 ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ 5 


69 ಜೇವರ್ಗಿ 1472-00-00 ಜಂಬ್ರಾಳ ಸೇತುನೆ ಸಹತ ಬ್ಯಾರೌಜ 
139 ಕೆರೆಗಳ [ಸುಧಾರಣೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ K 


7 ವರ್ಗಿ eS 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) % \ | p § _ K 
L_| i y 


೨» 


15 


7 TW 
I 
71ರ 


14702-00-101-1 


ii 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ. 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


139 ಕೆರೆಗಳ. 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-072 


ಜನಿವಾರ ಜನಗು ಕರ 1.60 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ವೆಚ್ಚ 
FD 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


76 


4702-00-101~1-07 
39 ಕೆರೆಗಳ: 
ಆಧುನೀಕರಣ 


-07 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


ಪಸರಗಾಂಡನ ರಯ ಬಾಡ ಪಸ್ಸಷಾರ 
ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ 


50.00 


ಐನಾಪರ್‌ಹೊಸಕೆ 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕುಕುಂದಾ ಬ್ಯಾರೇಜನ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಎಡೆ 
ಭಾಗದ ಅಪ್ರೋಚ ದುರಸ್ತಿ 


0.00 


16 


88.03 


+9410) 
Hl 
1,24 
0.13 0.00 0.00 1.89 
0.00 0.00 1.31 
0.00 0.00 1.28 
0.00 0.00 44,92 
0.00 0.00 
0.00 0,00 0,07 
5.06 0.00 


103.13 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


i2 ° 13 
ಪಾರ್ಣ ೦ಡಿದೆ 
ಫಾರ್ನಸಾರಡನ 
ಹಾರ್‌ ೦ಡಿದ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಹಾರ್‌ ೧ಡಿಡೆ 
ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಸರ 


ಡಿದ 


ಕ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ y ಷರಾ 
ಸಲ; ಮೊತ್ತ TE TET TION TOTO TIONS [ಟ್ಟ ಮ ಫಾರ್ಣಗಾಂಡರ್‌ Tಪತಯಕ್ಲ 


ಚ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ | ಃ (64748 


ವೆಚ್ಚ ಸ - +9+10) 
5 6 


0.00 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


| 3 [ETE SST 120 000 EL ₹00] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡ್‌!”- — 

"139 ಕೆರೆಗಳ “| - f 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


Fp) fi ಸಡಾ TTT SES ತ 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) , 


83 ಸೇಡಂ 4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


470T-00-101-1-~07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಅಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ತಿ, 

ಟ್ರೆಂಚ್‌ 


4702-00-701-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


ಪುರಾನಾತಾಲಾಬ ಮದನಾ" 


,14702-00-101-1-074¢ 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) oo 
( 


17 


ಕ್ರ 
ಸಂ. 
H 
87 4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 
88 ಸೇಡಂ 4702-00-101-1-07 
‘ "139 ಕೆರೆಗಳ 
. ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 
89 ಆಡಂ 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
90 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
91 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
7) RSTO ಹಂಡಾ್‌T 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


1.25 


0.00 


ಹೊರ್ಣಸೊಂಡಿಡ್‌ 1” 


99 


100 


ಸೇಡಂ 


ಸೇಡಂ 


139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-—1-07 
39 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4102-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1-07 
139 ಕೆರೆಗಳ 

ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 

ಟ್ರೆಂಚ್‌)" 


4702-00-101-1=07. 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


4702-00-101-1=07 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 


ಟ್ರೆಂಚ್‌) 


1.40 0.00 


1.10 0.00 


1.35 0.00 


19 


ಕ್ರ ತಲು ಲೆಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಕೆ `ಕಾಮಗಾರಯ"ಹೆಸರು ಅರದಾಜು ಚ್ಚ 

ಸಂ. - ಮೊತ್ತ ETA TORT TONTA 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 

T ಸ —— ¢ 7 

[7 F000 A077 [XT 


2019-20 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


0.00 


0.00 0.93 


0,00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.65 


0.96 


0.00 


0.00 


0.00 


TN 


0.00 


ಕರ 


0;65 


0,96 


ರ್ಣ೯ಗೂಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಕ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂಶ 


3 


2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | ಒಟ್ಟು 


Tor 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ (ಬೌಂಡ್ರಿ 
ಟ್ರೆಂಚ್‌) 
Tr SSI NNT ರಾವರ ಘಾಣಗಾಪಾರ - ಇನರಾರ ಪ್ರಕ 


139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ” 


3 ಅಫಜಲಪೊರ 402 0-0-5-1ರೇವೊರ ಗ್ರಾವುದ'ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟು 70.00 0.00 
139 ಎ.ಪಿಬಿ [ನಿರ್ಮಾಣ 

104 S408 TANT 5-0 ಕಮಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹೆತ್ತಿರಚಣ್ಣೆಪೋರಾ 9995 122.75 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ನದಿಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ]. 


755 RS ಗರರೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಪರ ಪಸರ 300 TAHT SIO | 000 
( 139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / [ನದಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಫಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ P 
” | 30 


106 ಆಳಂದ 4702-00-101-5-01ವಿ.ಕ.ಸಲಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ 53.21 0.00 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


270.00 


3 


ಪಕ್ಕ ಕರ್ಷಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 


4702-00-101-5: 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ! |ಗಂಡೋರಿ ನಾಲಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ |ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


7-5 ನವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರ ನಾರಾಕ್ಕ 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / |ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


-0ಮಹಾಗಾಂವ-ದಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಥ್ಯೆ 


109 


10 


111 


12 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ . 


- 
4702-00-101-5-011ಶರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವ್ಥಳೀಯ 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / |ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ' 


4702-00-101-5-011ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / [ನಾಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ . 


4702-00-50 ಸಂತ ಸ್ರಾವದ ಹತ್ತರ ನನರ 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / [ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-5-0148 Ts 
139 3 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


200.00 


85.00 


175.00 


125.00 


2015-165e |} 2016-17 | 2017- 77] 2018-19 | 2019-20 | ಒಟ್ಟು ಚ್ಚ ಪೂರ್ಣಗೆ 
ಗಾ 

— 

0.00 . 

0.00 


(64738 
+9410) 


ನವಗಸನಹ್‌ 


13 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


Pp 


ph) 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ಭಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸೈಟ್‌ 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಡೊಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ . 


ಕ್ರ ಕ್ಸ ಶಾರ್ಷಿಕ 
ಸಂ. 
- 
13 
ಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
114 4702-00-101-5-014ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ।ನಂ.) 
HE ಚಿತ್ತಾಪೂರ 4702-00-101-5-01 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ।|ಕಂ ಬ್ರೀಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
SPY PE STE] 


117 


138 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ 4702-00-101-5-01 
' | 139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜೆಕಡ್ಕಾಂ 
ಪ್‌ಗಳ' ನಿರ್ಮಾಣ|ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬೆಡಸೂರ (ಎಂ) ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / |ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-5-015ದಂಡಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆ 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ! ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಟ್ಟು 


ಬಿಡಸೂರ (ಎಮ್‌) .ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ" ಹಂತನ | ಹಂತ 


2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ i 5 | ಪ್ರಗತಿಯಃ EL 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


942.67 


ಪಾಷ 


16.16 0.00 41.16 


22 


8 


19 


121 


3 

[Eee 
139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜೇವರ್ಗಿ 


ಸೇವರ್ಗಿ 


702-000-350 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


FOTN 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101~5--01 


1139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / 


ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


INT 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


4702-00-101-5-0l4z 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


4 
ಅರಣಕಲ ಬುಗುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ 
ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವರ್ಚನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ 
ನಿರ್ಮಣ K 


ರಾಷ್ರನಾಕ ಗಾನಾ ಪಾನದ ಕ್ಸ್‌ನಷ್ನ 


ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿಮಾಣ. 


ಬಾವನ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಡ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಾದಿಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ 
ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ 
ಫೆ 


5 
150.00 


200.00 


90.00 


'23 


ನ ನನಾ 
2015-16ನೇ = 17 [2017-18 | 2018-19 | 2019-20 ಪ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
MSE GSE CEP EEE 
0.00 0.00 104.17 
0.00 "0.00 0.24 200.00 
0.00 0.08 0.00 168.99 
77.84 0.00 0.00 0.00 0,00 77.84 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಸ 


ಳ್ರ 


೫ 


ಪಾನ ನಾ 
2016-17 | 2017- ಕ 2018- 9 | 2019- 20 | ಒಟ್ಟು ನೆಚ್ಚ Sean 


125 ಚಿಂಜೋಳಿ |4702- 00 101-5-017ಕೂರ; A 


164.94 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


128 ಸೇಡಂ 4702-00-101-5-011ಕುರಕುಂಟನ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 197.10 0.00 0.64 71.06 30.99 0.00 102.69 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / |ಅಡ್ನಲಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರ್ಕಾರದ 
ಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ।ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 31.03.2016ರಂದು 
ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ) 


Lo 


ಕ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಚ್ಚ, ; ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ |, ಷರಾ 
ಸಃ i ಮೊತ್ತ [ER TOIT OTTO [oy ಪಕ ಪಾಡ 
; ; ' ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
125 ಸ್‌ T4702-00-0-5-0ಯಡ್ಡ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಕಕಾಗ್‌ಣಾ ನದಗೆ 31300 7244.75 516 000 ₹00 NT THT] ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು / [ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ |ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 
130 ಸೇಡಂ 4702-00-101-5-014ದೇವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕ 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, / |ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ | ' : 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
MH SoA 14702-00003 T658Sಗಾ ಗ್ರಾಮದ ವತ ನೀರಾವರಿ 29.84 75.36 000 | T7287 | 000 
139 ಏಶನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಅಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಏತ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ [ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಮೇಸಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು) 
2017-18 : : 


25 


Co SESERETST, SSSEROETRERSS ln SEE RE 


ರ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 20 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ನೆಚ್ಚ 
02-00-101-1-024ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವ 29 | 60.00 1134.29 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
139 ಕೆರೆಗಳು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ 
ಯೋಜನೆ (ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವದು. 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
" |ರಿಚಾರ್ಜ ಶ್ಯಾಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ) (2017-18) 
MENT proveraents  Nahagaon 5-00 31 Sಾರಗಾಂಡತ 
07-139 ಕರೆಗಳ |Dastapur BCB Across Gandori 
ಆಧುನೀಕರಣ Nala (Flood Damage-2016-17) 
» § ಕಾ 
TSH TMT Nprovemens to Mahagaon wadi 73ರ [RL HEAT TARAS 
07-139 ರೆಗಳ [BCB (Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ f , 
5 ಕಲಬುರಗಿ 4702-00-101-1- [Improvements to Gobburwadi 5,00 0.00 ’ 0.00 0.00 3.82 0,00 3.82 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
07-139 #೪ {BCB Across Mullamari River 
ಆಧುನೀಕರಣ (Flood Damage-2016-17) 
SSR TATA [roprovemens w Honnallr BEB Xi) ರ OS EN ET ENT) ರ್ನ 
07-139 8ರೆಗಳ Across Mullamari River (Flood 
ಆಧುನೀಕರಣ Damage-2016-17) 
TT SS OSTTT improvements io Shankarling 77ರ [OT [XN ES 7 74 ಪೂರ್ಣಸಾರಕಡ 
07-139 ಕೆರೆಗಳ [Math Barrage Across Mullamari 
ಅಧುನೀಕರಣ River (Flood Damage-2016-17) 
ToS ANT [Improvements 10 Patiwada BEB [NT 540 ಪೋರ್ಣಗಾಂಡ 
07-139 #ರೆಗಳ |Across Mullamari River 
ಆಧುನೀಕರಣ 
] ಕಲಬುರಗಿ |.4702-00-101-1- {Improvements to Sonth-Bhunyar ೧ಡದೆ 
07-139 ಕರೆಗಳ |BCB Across Mullamari River 
ಆಧುನೀಕರಣ (Flood Damage-2016-17) 


3 ತಮಾ ಪಕಾರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಷೆಸಹ 
ಸಂ. 
1 2 3 4 
10 ಕಲಬುರಗಿ | 4702-00-101-!- [Improvements to Farhatabad BCB 
07-139 ಕರೆಗಳ [(Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ 
il ಕvwುರಿ | 4702-00-101-1- Improvements to Sarfos Kinni 
‘ 07-139 ಕರೆಗಳ [|BCB across Mullamari River 
ಆಧುನೀಕರಣ (Flood Damage-2016-17) 
[p) ಕಲಬುರಗಿ "| 4702-00-101-1- [Improvements to Bolewad BCB 
07-139 ಕೆರೆಗಳ [(Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ 
3 ಕಲಬುರಗಿ | 4702-00-101-1-" [Improvements to Kawanalli 
07-139 tರೆಗಳ [Tanda Anicut (Flood Damage- 
ಆಧುನೀಕರಣ 2016-17) 
14 | sowdಿ | 4702-00-I01-1- JImprovements to Okali (New) 
07-139 $ರೆಗ್ಗಳ |M.1. Tank (Flood Damage- 
ಆಧುನೀಕರಣ 2016-17) 
Tse 4102-00-101-1- }Improvements to Dinsi M.I. Tank 
07-139 ಕೆರೆಗಳ |(Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ 
16 ಕಲಬುರಗಿ | 4702-00-101-1- [Improvements to Holkunda M.]. 
07-139 ಕರೆಗಳ [Tank (Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ 
i7 ಕುರಿ | 4702-00-0I-1- [Improvements to Kamalapur (N) 
07-139 ಕೆರೆಗಳ |M.1. Tank (Flood Damage- 
ಆಧುನೀಕರಣ 2016-17) 
I ಕಲಬುರಗಿ | 4702-00-101-1-" [Improvements to Hagargundagi _ 
07-139 tರೆಗಳ M.1. Tank (Flood Damage- 
ಆಧುನೀಕರಣ 2016-17) 
19 ಕಲಬುರಗಿ 4702-00-101~1~ Improvements to Khajakotnoor 
07-139 #ರೆಗಳ |M.1, Tank (Flood Damage- 
ಅಧುನೀಕರಣ 12016-17) 


ಅಂದಾಜು ವಚ್ಚ 


2016-17 | 2017-18 


5.00 


5.00 


Bw is 
EE 
27 


KE ತ 
[4 
B 


SR LN Nea CHE 
TESTA a] ಪಾರ್‌ಗಾಂಡಿರ್‌ ಕ್‌ 

(64748 
+9+10) 


392 


0.00 


TOON TU 3A Tಾಂಡನೆ 


| 2 2 


4.40 


23 


pr 


25 


26 


27 


28 


ಆಳಂದ 


, ಆಳಂದ 


ಆಳಂದ 


ES ER SEES RCE EEN 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-10 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


Improvements to Hunsihadgil 5.೦೦ 
M.1. Tank (Flood Damage- 
2016-17) 


Improvements to Patwada Tanda 
Anicut (Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Melkunda M.1. 
Tank (Flood Damage-2016-17) 


ಕಾ 


2015-16ನೇ | 2016-17 


14 


4702-00-101-1- [improvements to Pala M.l. Tank 
07-139 ಕೆರೆಗಳ (Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ - 
4702-00-101-1- {Improvements to Ankalga Lift 
07-139 #ರೆಗಳ" Irrigation Scheme (Flood Damage 
ಆಧುನೀಕರಣ 2016-17) y 
4102-00-101-1- }}mprovements to Sanagonda BCB 
07-139 ಕರೆಗಳ [Across Bénnethora River (Flood 
ಆಧುನೀಕರಣ Damage-2016-17) 
4702-00-101-1- [Improvements to Kamlanagar 
07-139 ಕೆರೆಗಳ [Barrage Across Bennethora River 
ಅಧುನೀಕರಣ (Flood Damage-2016-17) 
4702-00-101-1- [Improvements to Bet jewargi - 15.00 0.00 
07-139 ಕರೆಗಳ [Bodanwadi BCB Across 
ಆಧುನೀಕರಣ Bennethora River (Flood Damage- 
2016-17) 
4102-00-101-1~ | Improvements to Bet jewargi 10.00 0.00 
07-139 ಕೆರೆಗಳ | Barrage Across Bennethora River 
ಆಧುನೀಕರಣ (Flood Damage-2016-17) 


28 


8 


ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ 


4702-00-101-!— 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 


Improvements to Ambalga 
Barrage Across Gandori Nalla 
(Flood Damage-2016-17} 


ಅಂದಾಜು 


36 


€ವರ್ಗಿ 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-]- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-10-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


FOTIA 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಆಧುನೀಕರಣ 
47102-00-101-1~— 


Improvements to Lengti-lad 
mugali BCB Across Gandori 
Nalla (Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Lad Mugali 
BCB Across Gandori Nalla 


Improvements to Vaijapur Tank 
{Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Donnur Tank 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to NaronaTank 
(Flood Damage-2016-17) 


. ಆಧುನೀಕರಣ [(Flood Damage-2016-17). 
32: ಆಳಂದ 4702-00-101-i-— 65.00 


35 tS I702-00-0-1— Improvements to Sumbad 


Kachapur BCB (Flood Damage- 
2016-17) 


Improvements to Balundagi BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Aralagudagi 
BCB (Flood Damage-2016-17) 


ವೆಚ್ಚ 
ನಿ 


2015-16] 2016-17 7 2017-18 | 2018-19 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ಷೆಚ್ಚ 


ಸ್ರ 


530 ಎನ್ಟಾ ವೆಚ್ಚ 
(6+7+8 


+9+10} 


9,00 


0.00 


29 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿ 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


40 


41 


ಜೀವರ್ಗಿ 


ಜೇವರ್ಗಿ 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1— 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


TRTANT- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


FOTO 
07-139 ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1— 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1— 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00~101—1~ 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Jamral BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Kadakol BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Jewargi BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Biral -B BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


y 


Improvements to Hanchna! BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Malli BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Jewargi-K. 
Anicut (Flood Damage- 2016-17) 


Improvements to Sonna PT, 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Janivar PT - 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Andola PT 
(Flood Damage-2016-17) 


145 0.00 


15.00 


7.10 


142 


6.03 


1.45 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೆ 


ಪೂರ್ಣಗೆ 


ಸೊಂಡಿದ 


೦ಡಿದ 


ಗೊಂಡಿದೆ 


ಗೊಂಡಿದ 


ಕ್ರ ಠಾಲ್ಲಾಕು ಪ್‌ ಕಾರಕ ಸಾವಾಗಾನಹ್‌ ಕಾಹ ಅಂದಾಜು ಚ್ಚ § EE Rಾಮಗಾರಿಯ' ಹಂತ ಷರ್‌ 
ಸಂ: ಮೊತ್ತ PETE TT ಪ್ಗ] ಪಾನ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ (6+7+8 
ವೆಚ್ಚ +9410) 
1. 2 3 4 5 3 


4702-00-101-1- Improvements to Bennur PT 5.00 0.00 
07-139 tರೆಗvs (Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1— |Improvements to Sangavi BCB 
07-139 ಕೆರೆಗಳ |(Matkhed) (Flood Damage- 
ಆಧುನೀಕರಣ 2016-17) 


5 ಸೌಡಂ TANT Improvements to Meenhabal BCB 25ರ 00ರ 00012033 00 ರರ 7053 TT ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿ 
07-139 #ರೆಗಳ (Flood Damage-2016-17) 


ಆಧುನೀಕರಣ k K 
PEs —— 


3 FES TAT improvements to Kukkunda BCB| 50 TTI 3 TO 000 TT 


07-139 ಕೆರೆಗಳ ,|(Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ 


52 ಸೇಡಂ 4102-00-101-1- [Jmprovements to Kachur BCB 


07-139 §ರೆಗ೪s (Flood Damage-2016-17) 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-10 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


BTiS 


Improvements to Yaddalli BCB 
{Flood Damage-2016-17) 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ. 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Lahoda BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Kurkunta BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ. 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- {Improvements to Hayyal BCB 


07-139 ಕರೆಗಳ (Flood Damage-2016-17) 


_ ಆಧುನೀಕರಣ ; 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
i 


ಸ 


57 


Improvements to Gunddalli BCB 
{Flood Damage-2016-17) 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Bhutapur BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


61 ಚಿತಾಪೂರ 
£5 

67] ಚತ್ತಾಪೌಕ 
KS 

63 ಚಿತ್ತಾಪೂರ 

64 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ 


Fl 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 
3 [) 
10.00 0.00 


AI-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Tummalkunta 
Tank (Flood Damage-2016-17} 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
. ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Mudbal Barrage 
Across Kagina River (Flood 
Damage-2016-17) 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Bhagodi 
Barrage Across Kagina River 
{Flood Damage-2016-17) 


FINN A- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Muttaga 
Barrage Across Kagina River 
(Flood Damage-2016-17) 


4702-00-101-1- [Improvements to Shankarwadi 


07-139 tರೆಗಳ [Barrage Across Kagina River 
ಆಧುನೀಕರಣ {Flood Damage-2016-17) 
4702-00-101-1- |Improvements to Gola-K Barrage 
07-139 ಕೆರೆಗಳ |Across Kagina River (Flood 
ಆಧುನೀಕರಣ Damage-2016-17) 


”4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Ingalgi Barrage 
Across Kagina River (Flood 
Damage-2016-17) 


2016-17 | 2017- 77] 2018-19 | 2019-20 | ಒಟ್ಟು ವಚ್ಚ 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


16.40 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 


Improvements to Gundgurthi Site 
-1 & i] Barrage (Flood Damage- 
2016- ID 


10.00 0.00 


32 


0.00 


[Xl SOT 
ಲ 0.21 . . 
Ww 000 130552 | 000 | 30552 
Ww 0.21 000 2743 21.64 
0ರ 075 12 0೫% | ಫರ್ನಸಾನರರ! 


ಕ್ರ 


68 


69 


ಪ್‌ ಕರ್‌ 


ಕಾಮಗಾಕಯ'"ಹೆಸರು 


4 


4702-00-101-1-— 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4102-00-101-1~ 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Peel ees 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Bs to Donagaon BCB 
(F 


lood Damage-2016-17) 


(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Rajapur BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Chincholi {H) 
BCB (Flood Damage-2016-17) 


7 


74 


75 


716 


FETT 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-i0!-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 


07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4703-00-10 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Malkud Barrage 
Across Bennithora (Flood 
Damage-2016-17) 


Improvements to Mavinsoor Tank 
{Flood Damage-2016-17) 


ಅಂದಾಜು 


8.60 


ಆಧುನೀಕರಣ 
4702-00-101-!- {Improvements to Bhartnur BCB 20.00 


8.00 


5.00 


40.65 


20.09 


ಆಧುನೀಕರಣ 5 
73 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ | 4702-00-101-!- improvements to Arankal Tank 


(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Bedsoor Tank iF 5.00 


(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Wacha MI Tank 
(Flood Damage-2016-17) 


Improvements to Kotaga BCB 
(Flood Damage-2016-17) 


50,00 


2015-16ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


6 
0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0,00 


0,00- 


0.00 


0.00 


33 


ಪಚ್ಚ 


2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 


IE 
0.00 0.00 f 


0.00 6.96 


0.00 17137 {0.00 


[NS RTS 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ. 


0.00 0,00 0.00 


0.00 0,00 34.50 0.00 34,50 


0.00 0,00 12.67 0.00 12.67, 
0,00 0.00 11.94 2 H.94 
0.00 0.00 815 0,00 , 8.15 
0.00 0.00 


0.00 |. 0.00 


RS 


ಸ 


4102-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1- 
07-139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


Improvements to Chinchol; Town 
Barrage (Flood Damage- 
2016-17) 


Improvements to Kodli Allapur 
tank (Flood Damage-2016-17} 


70-0 SN 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ |ನಿ 


| ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


“1 2016-17 


ವೆಚ್ಚ 


6 


34 


7 
0.00 


2017-18 | 2018-19 | 2019-20 ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 


0.00 0.00 


_ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


NT 


[7S ES SSL] 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರು ಅಂದಾ: 
ಮೊತ್ತ 


pe 


ವಷ್ಯ 
2015-168 | 2016-17 | 2017-18 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


(6+748 
+9+10) 


ಷರಾ 
ಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷಃ 
2018-19 | 2019-20 | ಒಟ್ಟು ಚ್ಚ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


4702-00-101-5-01 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸುಗೂರು (ಎನ್‌) ಗ್ರಾಮದಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ 
ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


4702-00-101-03-1 
139 ಏತನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು. 


4702-00-101-1-07- 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


pl ಸೌಡರ 


4702-00-101-1-07- 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


FOTO 
139 ಕೆರೆಗಳ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


ಕಟ್ಟಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿಸಿಬಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಇಗಡಡನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೈತರಾದ ಕ್ರ. 
ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಪಾಡುರಂಗ 
ವಾಘಮೋಡೆ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ ತಂದೆ 
ಬಾಬುರಾವ ವಾಘಮೋಡೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.287/ಆ, 287/೩ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೃಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸುವುದು (2017- 
18) - 


ಅಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಅಂಬಾಡ 
ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ' 


ಅಡ ಗ್ರಾಮದ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


1250.00 


0.00 
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1914.04 


2199.74 


ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 


pe 


[ 


.- 


Kk] ಆಳಂದ 


9 ಆಳಂದ 


FOTOS 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ 


. 139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 


ನಿರ್ಮಾಣ: 


ಬ್ಲೂರ [5 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕಿ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಫವರಷಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ವ ನಂ. 
972, 05 ರ ನಡುವೆ "ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. * 


ಅಘಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ' ಸರ್ವ ನಂ. 
314 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್‌ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ 


2016-17 


ESTOS] ಜಿರೋಳಿ-ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ 100.00 0.00 0.00 -|] 0.00 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು; [ಅಮರಜಾ ನದಿಗೆ (ಪಡಸಾವಳಗಿ ನಾಲಾ) 

ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ನಿರ್ಮಾಣ. 

_ MN 

£702-00-101-5-0 Yeon ಗ್ಲಿಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಗಂಗಾರಾಮ ರಾಣಪ್ಪ! 70:00 0.00 0.00 0.00 
139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ ಸರ್ವೆ ನಂ. 55 ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್‌ 

ಪಿಕಪ್‌ಗಳ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಣ 

ನಿರ್ಮಾಣ. 
PUT RCE REX RE ಗಮದ ಸುನೀತಾ ಸಷ 70.00 0.00 0.00 0.00 


139 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ: 


ಶಾಂತವೀರ ಬಡಗೇರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. .162 ಇವರ 
ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


36 


0.00 


: 0.00 


2018-19 | 2019-20 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00. 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


|. ಕಾಮಗಾರಿಯಹಂತ | ಹಂತ 


| ಷರಾ | 
— 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕರಡು ಟೆಂಡರ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
. ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


೦ಡರ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೇ 
ಯಲ್ಲಿದೆ 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


8 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಿ 


ಚನ್ನಾ 


ಷತ್ತಾಪಾಕ 


ಜೇವರ್ಗಿ 


ಅಫೆಜರಷಾರ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


3 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು [ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


4702-00-101-5-01ಹಳಿ ಶೆಹಾಬಾದೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು 


47102-00-101-5-014ಅಲೂರ (ಈ) ಗ್ಲಿಮದ ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು 


0.00 


TTT ST STAN TEE ಸ್ವರವ ನರದ 1— 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ 
ಪಿಕಪ್‌ಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


4102-00-101-5-0॥ಮಯೂರ ಗ್ರಾಮದ 


139 ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು/ [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಾಗನೂರು 


139 ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-00-101-03-1- 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


. 0.00 


ಗ್ರಾವಾದ 
ಭಾವನರಾವ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿರದವರ ಸ. ನಂ.26 
ಯೋಜನೆಗಳು. [ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 


139 ಏತ ನೀರಾವರಿ (ಬಾಬುರಾವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 212ರಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಯೋಜನೆಗಳು. ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ 


0.00 
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ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಮೆಂಜೊರಾತಿ 
ಕಾ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಬದಲಿ ಪ್ರೆಸ್ತಾವನ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


nr 


8 


ಯೋಜನೆಗಳು. 


' 139 ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು. 


139 ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳು. 


4702-00-101—03-1- 8 
139 ಏತ ನೀರಾವರಿ 


4702-00-101-03-1- 


4702-00-101-03-1— 


ೀಳೆಕೊರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬುರಾಯ ತಂ 
ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಸ. ನಂ.'342/ ರಲ್ಲಿ 
ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಸಿನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಶರಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ (ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 76/2) ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಪನಾರ ಸಾವರ ಹೈದ 
ಶಿವರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32ರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


2015-16ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು 


1095.00 
14474.75 2436.28 


1498.82 


0.00 0.00 


ಇಷಾನಾಕದು ಸಾತ 


ತಾಂತ್ರಿಕ'ಮೆರಿಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ' 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 


PEUTIC 
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ಅಫಜಲಪೂರ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜ; 


ನಿತಾಷ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರಂಗಾ ಮುದ್‌ ಹಾರ 
ಯೋಜನೆ" ಅಣೆಕಟು Win 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿ: ೈದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 


ಅಫಜಲಪೂರ ಅಭಿ: ದ್ಧಿ 
RE 


ಅಫಜಲಪೂರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿ ದ್ಧಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಯೋಜನೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 

ನಫವನಷಾರ ಅಭಿ: ೈದ್ಧಿ ಬಿದನೂರ ಕ 
Kes ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ"[ಅಫಜಲಪೂರ] `ಎಕಾಷ ಇಳವೃದ್ಧಿ ಕಗ್ಗಾ ಸಾ 
80.00 


ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. Rk ನೇ 
' ಆಳಂದ ವಶಾಷ ಅಭಿವೃದ್ಧ ನರಾ ವ) ಗ್ರಾಮದ ಇರ 100.00 
' ಯೋಜನೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


€ಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗ್ರಾಮದ 
ಕ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ 


POSS AEST] Tao- 19 | 2019 
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-20 [ಒಟ್ಟು 


Wi 


(647+ 
8+9-+10) 


66.39] ಪೂರ್ಣ 


0.00 


iid 22 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕರಪರಗ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ 
fs 


ಲ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಮ್ಷಿಕ 


"ನತಷ ಅಭಿ ೈದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 
ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿ: ದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿ: ೈದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 

ವಿಶೇಷ ಅಭಿ ದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿ: ೈದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 


ವಶೇಷ ಅಭಿ: ದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 

ವಿಶೇಷ ಅಭಿ: ೈದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ 


ಸರಸಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಕ 


ಶಿರೂರ (ಜಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬೆಣ್ಣಿತೋರಾ ನದಿಗೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಹಾಗಾಂವ-ಭೂಸಣಗಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳ "ಮಧ್ಯೆ ಬೆಣ್ಣಿಶೋರಾ -. 
ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 


ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕವಲಗಾ-ಬಿ, ಬಿ.ಸಿ.ಬಿಯ 
ಸುಧಾರಣೆ 

ದ ಹತ್ತಿರ 


ಈ ಸಖಿ. ಮ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತಿರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಾರಡಗ ಗ್ರಾಮದ್‌ಹತ್ತರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


325.00 


40.00 


140.00 


| | wi 
ನ 3 33 Wisi 33 ° 

್ತು ನಿಮಾ: 
le ik mt 


40 


ಣ್ರಾ 
ಿ 
(647+ 


"| 8+9+10) 


. 128.69 


ಚ ಗಹ 


0.00 35,97 35.97. 


ಡಿದ 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ತಾತಾ 
2015-16 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 [2019-20 [ಒಟ್ಟು : 
Ma 
 ] SL 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿ ದಾ 


ಪಾಷಾ ಹಾನಸಾಂವಾ LN ಪ್‌ WRN ea TI aS 

ಯೋಜನೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 

ಸ್‌ ನಷ ಕ್ಯ ನ್ಯಾ ಗಾನಾ ಕ 37 570 ಪಾರ್ಣ 
ಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಷ್‌ ನಷ ವ್ಯದ್ಧ ನ್ಯಾ ಸವಾರ್‌ ಪಾರ ಆಸ್ಪ 750ರ Ep) 3 ಷಾರ್ಣ 
ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ನಶಾಷ್‌ನವೃನ್ಧನಾಡ್ಡಾಪಕ ಸವಾರ ಹ ರ 7037 3037 ಫನರ್ಣ 

ಯೋಜನೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ NE 

ಸಾ| ನಾಷಇನವೃನ್ಧ ನನ್ನನ ಸವಾರನ y 377 } 
"ಯೋಜನೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜತ್ತಾಪಾಕ'] ನಕಷ್‌ಧವೃದ್ಧ ಮತ್ತವಾಡು ಸನಾ 
ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಶೇಷ [oT ದ್ಧಿ [ಅವರಾದ ಗ್ರಾ ್ತಿ 500.00 0.28 25.00] - 50.00 75,28 ಪ್ರಗಿತಿಯಲ್ಲದ 
ಯೋಜನೆ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ್ಸಿ ಗ್ರಾ ತ್ತಿ 372.00 265,12 . . 272.03 i 
ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
28] ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಅಣವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 325.00 
ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
29| ಚಿಂಬೋಳಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿ: ೈದ್ಧಿ ಚಂದನಕೇರಾ ಕರ ಸುಧಾರಣೆ ೨೦.೦೦ 
- ಯೋಜನೆ , , 


Tao PSII 
(647+ 
8+9+10) 


|] |5| 
eT a ಅಧವ್ಯದ್ಧ ವಕಹಂದಾ ನಾ ಸಾಕಾ WE [SR 
ಯೋಜನೆ 8ರ ಸುಧಾರಣೆ 
_ ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃ ಹೆಂದರಕ ಗ್ರಾಮದ ಡೇವಿ ಕೆರೆ K f 
- AL ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಣ ಕರ 
ಯೋಜನೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿ ದ್ಧಿ ಶಕಲಸ್‌ಪಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಮದ 40.00 
ನರತ್ತಾಪಾಡ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಇಟಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಡಬ್ರ್ಯೂಬಿ.ಎ. 35.00 
ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ದು ಶ ಕ 45.00 


ಮ್‌ 


ಫೀಡರ ಚೆನಾಲ್‌ ದುರಸ್ತಿ 


ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಲಬಾದ ನ್ಹಪಾನ 65.00 0.00 32.17 9.66 . 41.83 
ಯೋಜನೆ ಪೀಕನಕುಂಟಾ ದುರಸ್ತಿ 


ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನ ಒಟ್ಟು 447200 280.21 TAT 825.12 | 425.33 | 226.00 | 2813.60, 


42 » 


ಶ್ರೀ ಇ್ಸಾಲ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಸರಡಗಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಪತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ p 3ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ § 


RN ಕಳವ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಸಾತ್ಕಲಾಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವವರ 
* - ಕಾರಗಳ 
ಕ್ರ] ತಾಲ್ಲೂಕು . ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಫ 575 ಹಂತ ಷರಾ 
ಸಲ; ETT OE ATT NET TS TOOT] ಟ್ಟು ವಡ್ಡ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ [ಪ್ರಗಕಯಳಿದೆ 
ಸಾಲಿನ (647+ if 
ವರೆಗಿನ 8+9+10) 
ವೆಚ್ಚ . 
ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
2016-17 
7] ಅಫಜಲಷಾರ [ಕತೆ ಇಫಷನ್ನ ನಾಕಾ ವಡಗ ಇರಿವ 70000 733 [x [OO 181] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ [ಕಾಮಗಾರಿ k : 
77 ಇರರ ಇನನ್ಯದ್ನ ನಾನ ರಾನ್‌ ಮಾ ಇಧನ್ಸನ್ಮ 700.00 7137 337 [x ₹0 7 ಪಾರ್ಣಗೂಂಡ 
' ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ [ಕಾಮಗಾರಿ 
[XT ೯7ರ ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
[EL SN aನರ್‌ಗಾಂಡಿಡೆ 
TH 75755] ಪನರ್ನಗಾಂಡಡೆ 
₹5 ₹1] ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಕ್ಕಾ [OT] Fನನನರ್ಣಗಾಂಡಡ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾರ್‌ ಸಕಾಷರ j k f [x ಸ್‌ ಪಾರ್ನಗರಡಿಡೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


8 ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ 'ಶ್ರೇಂ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು 800.00 487.35] 190.82 8.33 0.00 0.00 686.50 | 


$e 


ಸ ನನ್ಗಾರ್‌ ಅಷ್ಕದ್‌ ಸರಡಗ ಮಾನ್ಯ ನಿಧಾನ ಪರಪನ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕಿ ಗಡಸ್ಲಾದ ಪ್‌ ಸಂಷ್ಕ 3 ಅನುಬಂದ 


1 | ಅಫಜಲಪೂರ 


ಇಂವ 


ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. 


ಕೂತನಹಿಪುರಗಾ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಬೆಳೆಕೊಳ್ಳ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನಂವಕಗ್‌`ಂಡಾರ್‌ 


ಕಳದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಷಹ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


295.00 


152.18 


348,89 


44 


0.00 


0.00 


0.00 


501.07 pe 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


14 


ಭೂಸಮಸ್ಯಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಟೆಂಡರ ರದ್ಧತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನ 4702 ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ, 1500.00 ಲಕ್ಷ 
ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಏರಿ (ಗಾರ್ಜ ಹೂರತು ಪಡಿಸಿ), 
ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟಿಂಡರ ರದ್ದತಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಕೆಲಸದ 
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನ 4702 ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂ. 500.00 ಲಕ್ಷ 
ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಳ್‌ ಕಾರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 

ಸಂ. 

[i 2 3 4 

4 ಆಳಂದ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. 'ಜಿರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಅಮರ್ಜಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 

5 ಆಳಂದ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಲೇನಾವದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 

. ಹೋಗಿ ನಾಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 

ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 

6 ಆಳಂದ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಸನಗುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬೆಣ್ಣೆಶೋರ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 

7 ಆಳಂದ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ, ೦ಗಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಡಮುಗಳಿ 
ನಡುವೆ ಗಂಡೋರಿ ನಾಲಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ 

ENT RSET 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 

9 ಕಲಬುರಗಿ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. 


[ 


ಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಗೊಬ್ಬರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಫರಹತಾಬಾದ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ, 


ES 


198.00 


180.00 


2015-16ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


171.31 


178.06 


10.97 


ಷರಾ 


ಡು ಷೆಚ್ಚ 
( ಚ 
(6+748+9+10} 


0.00 0.00] . 0.00 182.28 


0.00 


0.00 0.00 0.00 178.06 


45 


ಪೂರ್ಣ 


ಪೂರ್ಣ 


೦ಡಿದ 


೦ಡಿದ 


೦ಡಿದ 


14 


wt 


12 ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಣ್ಣೂದ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. 


- 
ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ, ಕಿಣ್ಣಿ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಒಟ್ಟು 


(4 ಚ 
(6+748+9+10) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ 
ಷ್‌ ಯಃ ಲ್ಲಿ 


ಎವ ರಾಜಾಪಾರಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
[ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಎನನ ರಾಷ್‌ 3ಗನಾರ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಕೋಳಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 65.00 48,97 0.00 0.00 


ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


46 


0.00 


0.00 


48.97) ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


KY 


( 


ತಾಲ್ಲಾಕು ಪ್‌ ಕಾರ್ಷಕ ನವಾಗಾಕಹ ಸಹ ಅಂದಾಜು ಷೆಚ್ಚೆ ಕಾಮಗಾಕಯ`ಹಂತ ಷರಾ 
ಸಲ: ಮೊತ್ತ TNT TINEA T2078 ಗ FST ನ್ದ ಪಷ್ಣ| ಪೌಾರ್ಣಗಾಂಡಿದೆ] ಪ್ರಗತಿಯ 
; | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ (6474849410) 
ಬಿ. 


ಭೊತನಾಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 


24 ಸೌಡರ ಎ.ಐ.ಬಿ.ಪಿ. ಪಾಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 


ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


(ಸೈಟ-2) 
25 ಡಂ 


ನನವ ಸ್ಥಳಡ ನಾಲಾಕ್ಗಇಡ್ಡಲಾಗಿ 
ರಿಬ್ದನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಸ್ಟೋರೆಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಸೈಟ್‌ ನಂ. 1) 


ಮಲ್ಲಾವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪಾಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ೋಟನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 


7 
) ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ನವನ ನತಪ್ಸ್‌ ವಾಡ ಇರ 


30 ಸೇಡಂ 


ಎ.ಬಿ.ಬಿ.ಪಿ. ಒಟು 


7002.72 5732.34 


47 p K Re « 


ಸಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 


ಲಾಲಪ್ಪ ಬೊರಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/3 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಭೀಮಾ ನೆದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದರಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೆಣಮಂತ ತಂದೆ" ನಾಗಪ್ಪ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 11 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಚಿಂಚನಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತರ್‌ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 


ವೆಚ್ಚ 


2017-18 T= 19 | 2019-20 i A 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಲಿಂಗೈಯನೆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀ.ದಶರಥ ತಂದೆ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮುಲ್ತಾಮಾರಿ 

ನದಿಯಿಂದ ಖೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಪಚಂದ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ.ಹೆಣಮಂತ ತಂಡೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ 
ಕಾಂಬಳೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರೆ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
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[ | 


12 


13° 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


. ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬೈಲಪ್ಪ 


ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಕೆ ಇಾವಾನಕಯಾ ಪಸರ ಅಂದಾಐ'] 
೦. ಸ ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹೇರೂಕ""(ಬಿ)' ಗಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗುಬಾಯಿ 
ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.242ರ ಹಾಗೂ "ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪಲೈನ್‌) ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸವತ Tನಕಾಷ್‌ ಘಟಕ 


ಹೇರೂರ '(ಬಿ)' ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ] ' 
ಹುಲೆಪ್ತ ಮತ್ತು ಹುಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಸರ್ವೆ 

ನಂ.241ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ (ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌)ಮೂಲಕ]|. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಯೋಜನೆ 
ಕಲಗ ಷಟ್‌ 


ಯೋಜನೆ 


ಯೋಜನೆ 


' [ಪೈಪಲೈನ್‌) ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


£ರೊರ `ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ EX 
rjek ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.302ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪಃ ನ್‌) ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಪ್ರಧಾನಿ ಸರ್ವೆ. ನಂ.60/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ 


ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ 
ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


TNT 
ಸಾಲಿನವರೆಗೆನ: 
ವೆಚ್ಚ 


2017-18 


2018-19 | 2019-20 


} ಕಾಷಗಾರಿಯೆ`'ಹೆಂತ 


ಒಟ್ಟಾಃ ಒಟ್ಟು 
ವೆಚ್ಚ 
(6+7+8+9+10) 


0.00 


0.00 


ಒದಗಿಸುವುದು. _ ಫು 
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0.00 


; ಧಾನ್‌ ಷರಾ 
2018-19 | 2019-20 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಚ್ಚ 
| (6+748+9+10} 
DS SEEN EEN EE SE 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
[ಪತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. NE 
12 0.00 — — ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
13 ಘ ಿ 0.00 4.46 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಇ 
ಯೋಜನೆ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭುಯಾಂರ ' 
ಕೆರೆಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
14 ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ =f ಸ್ರ ) 0.00 2.56 0.00 2.56 ಘಫಾರ್ಣ ೦ಡಿ: ಫಾ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 27/4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾ ' 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಗಾಃ ಿ 0.00 6.74 0,63 7.37 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ - 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 360. 'ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ |: % 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಸಣ್ಣಿ 7.04 ಹಾರ್ಣ ಂಡಿದ ವ 
ನಂ. 134/1 ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
7 ಜೇವರ್ಗಿ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪವನಕುಮಾರ ತಂದೆ 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 6.10 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಜೆ 
ಯೋಜನೆ |ಬಸವಂತರಾವ ವಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ, 109 ? , - 
K ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ . ಫ 
ಒದಗಿಸುವುದು. \ » 
ke AEE 


ಗ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ 
24 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 


ಕಟ್ಟಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 'ಜಯಣ್ಣ 'ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 


ಕ|ರಂಜಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ `ಶ೯ಮಕಪ್ಪಾ`ತಂಡ್‌`ಮಲ್ಲಸ್ಪೆ 


ಸರ್ವೆ ನಂ, 47 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 


ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ 
ಶರಣಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 130 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 


ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ 


ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ತಂಡೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ಸರ್ವೆ ಸಂ. 43 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 


ರಾಜಶೇಖರ ತಂಬೆ 
ಶಂಕ್ರೇಪ್ಟಾ ಸರ್ವೆ ನಂ.19 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 


ತಾಲ್ಲೂಕು- | ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
ಸಂ; 
1 2 3 4 
18” ಜೀವರ್ಗಿ |ವಿಶೇಷೆ ಘಟಕ ಮದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪ" ತಂದೆ 
ಯೋಜನೆ [ಕೂಡಲಗಿ ಸರೆ ನಂ. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
19 ಜೇವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷೆ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
20 ಜೇವರ್ಗಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
೧ 
21 ಜೇವರ್ಗಿ 1ವಿಶೇ: ; ಘಟಕ 
i ಯೋಜನೆ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
22 ನೇವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
"| ಯೋಜನೆ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
23 ನವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು " 
24 ಜೇವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ[ಬೂಟನ್‌ಳ ಗ್ರಾಮದ ೫ 
ಯೋಜನೆ ' 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ERT 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌! - 


5 
10.00 


10.00 


10.00 


10.00 


2019-20 


Y ಪಚ್ಚ 
2015-16 ನೇ | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 
ಸಿ 
6 7 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0,00 
0.00 0.00 7.91 0.58 
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0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಜಾಕ್‌ ಸ್ಹ ಪಾರ್ಣಸಾಂಡಿಡೆ] ಈಗತಯಕ್ಷಿಡೆ 
ವೆಚ್ಚ 


(6474849410) 


ಷರಾ 


25 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೀರ್ಷಿಕ 


ಜೀವರ್ಗಿ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಮಂದರವಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ 


ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 174, ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಬಳ್ಳೂಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸ್ಯ! 
ಭಜಂತ್ರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 168 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಷ್‌ ಸವಾರ 


ಮೂಲಿಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ॥6 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ: ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಯೋಜನೆ 


ಜೀವರ್ಗಿ 


ನಕಾಷಘ 
ಯೋಜನೆ 


ಕೋಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೇವಕಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೂಟನಾಳ' ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಾನ 


ನಂ. 18/2 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸ್‌ Sad 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅವರಾದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 61/1 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಾಯಿ 
ಅಂಬವ್ವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 236 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಳೆಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 234 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


8.00 


4.75 


0.30 


0.00 


0.00 


0.28 


0.00 


ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು 
ವೆಚ್ಚ 


(6+74+8+9+10) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂ: ಷರಾ 
ರ್ಣಿಗೊಂಡಿಡೆ ತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
= ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡ 7 
— - ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ. 
ರ್ಣಗೂಂಡಿದ - 


ಪಾರ್ಣಸಾಂಡದೆ - 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ - 


ಸಾರ್ಣಸಾಂಡಿರ 1] 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ pS 
4.84 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ — 
J 


ಮೆ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಂತ 


2015-16 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


2017-18 


4 12 » 13 14 


ಕಾವನರ್ಷ್ಕ ನನನ ಕ ನರ ತರ ಸಾರ } 7ರ = 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 78 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ | 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕ (ರಾಸಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗ ತಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 87 ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


35 *ವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕೆ]ಮಳ್ಳಿ”'ಗ್ರಾಮದ'2ೀ `ಇಂದ್ರಸೇನ ತಂಡ "ಪೀರಾ: 80ರ [XY [XU 0ರ 233 [0 235್‌Tಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ps 
ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 230 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


387 ಜೇವರ್ಗಿ ವಶೇಷ ಘಟಕ |ಮಂಡೌವಾರ'ಗ್ತಾವಾದ ಮಹಾಡ್‌ ಸಂಡ`ಕರಣಪ್ಪ 


ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ, (1 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ರಾರು`ಬಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 


37 ಜೀವರ್ಗಿ |ವಿಶಾಷ ಘಟಕ [ನಾರಾಯಣಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರಪ್ಪ ತಾಯಿ] 800 0.00 0.00 6.34 0.00 0.00 6.34 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ _ 
ಯೋಜನೆ [ನಿಂಗವ್ವ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 65/ಉ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


3] ಜೇವರ್ಗಿ ನಕಾಷ'ಘಟಕಸೊನ್ನ' ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ರಾಯಪ್ಪ ತಂಡ `ಮೈಲಪ್ಟಾ_ ₹00 [ON [XO 735 [ON TT) 785 ರ್ಣಸೊಂಔಡೆ Ks 
ಯೋಜನೆ [ಹೆಗಡೆ ಸರ್ಮೆೇ ನಂ. 54 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


39 ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೂನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ುಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ 8.00 0.00 0.00 7,24 0.00 0.00 7.24 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ - 
ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


7] ಜೇರಿ `]ನಿಕಾಷ ಘರ್‌|ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕ್‌ ಗಿರೇಪ್ಟ ತಾಂಡೆ ಅಮಲಷ್ಟ' 3 [XO TT [XU 233 000 755 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ ್‌- 
೦ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 28 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
| ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. - 


41 ಷಾಷರ್ನ ನಕಾಷ ಫದ ಕಲ್ಲೂರ (ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಃ 8.00 0.00 0.00 6.46 0.00 0.00 6.46 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
' ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು , N 


53 ' - - pe 


ವೆಚ್ಚ 
ಚ 
FT 206-77 [ 2017-18 | 2018-15 [2019-20 ೌರೆ ಒಟ್ಟು 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ m ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ k (6+7+8+9+10} 
SENS KER RT SEE R 
ಕ [ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮನಪ್ಪ ಗಂಡ] 80 0.00 00೮ 000 {000 [XO 
ಭೀಮಯ್ಯಾ ಕುಸ್ತಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಪಾರ್‌ ನಕಾಡ ಘಡಕ|ನಾವರ್ಗಿ ಗ್ರಾವಾದ 3 ಮವನಷ್ಠ ತಂಡ ಸಕ್ಕತ ₹0 [0 ವ್‌ ವ 
i . ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 2202 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಜೀವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಮಾರಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ, ತಂದೆ ಮರೆಪ್ರಾ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ ಪ 
| ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 208 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದೆಗಿಸುವುದು. 
ಜೀವರ್ಗಿ '|ಸಗರತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮವ್ವ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ] 7.04 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಈ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 241 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ' 
: ಜೇವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಿಗರತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂಡೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 800 0.00 0.00 0.00 4.09 0.00 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ . k 
j ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ' 
ಷನ್‌ ನಷ ಘಟಕ]5ವಷೂರೆ 'ಗ್ರಾನಾದ `3ವಷ್ಟ ತಂಡ `ದಾಲಷ್ಟ ಸರಿ [XT [OY 447 7 ಕರ 704 ಫರ್‌] - ್‌ 
ಯೋಜನೆ ಸಂ. 83 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ - ; ; 
ಒದಗಿಸುವುದು. | \ 
ಕ |[ಜೃನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ ತಂದೆ 6.47 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 3 
ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 424 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಕಡಕೂಳ (ಶಖಾಪೂರ ಎಸ್‌.ವಾಯ್‌) ಗ್ರಾಮದ 0.00. 6.53 ಷರ ೦ಡಿ 3 
ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45ಇ|. 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಜೇವರ್ಗಿ, | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂಡೆ[| 800, 0.00 0.00 6.71 0.00 0.00 6.7 ಸೂರ್ನಗಾಂಡಡೆ - 
ಯೋಜನೆ |ಸೈಬಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 4 J 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. ಸ ಪ 
* pe 


54 


$ 


ತಾಲ್ಲಾಕ 7 ಪ್‌ ಕರ್ಷಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು" ಅಂದಾಜು 


7 3 4 - 
ೇವರ್ಗಿ '|ನಿಶಾಷ್‌ಫಟಕ ಕಷ್‌ಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ ಇನಿತಾ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ 
ಯೋಜನೆ 


ಸರ್ಮೆ ನಂ. 253 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


53 


52 ಜೇವರ್ಗ [ನಿಕರ ಪಕೌಪ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದರವಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ನೆ 


ಯೋಜನೆ 


2015-16 ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ನಂ.9! ರ 8-19 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ. ಭೀಮಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಚಿತಾಪೂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಇಷ ಸ್ರಾವ ರಾಷ್ಟ ಡ್‌ ಸಬ 
ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸರ್ವೆ ನಂ. 715, ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ 
ಸೋಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 715, ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಸ.ನಂ. 713, ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಯ ಸ.ನಂ. 
7, ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 17, 
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸನಂ. 711, ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಕಾಶಪ್ಪ ಸನಂ. 71ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಾಗೀಣಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಖೈಪಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಚತ್ತಾಪಾಕ ವಿಶ್‌ 'ಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ'ಸಷೆ 
ನಂ. 8, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸ.ನಂ, 8, ರಾಯಪ್ಪ! 
ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 8, ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪ್ಪ 
ಸ.ನಂ. 18. ಲಕ್ಷಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 10/5, 
ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸನಂ. 18ರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ 


2017-18 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2 
ನೋಟಿಸ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


5೯ ಚತ್ತಾಪಾರ |ನಕಷ್‌ ಘಟಕ ಬನೆಹೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸರ್ವೆ 


ಕ [ಬನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ 
.|ಸರ್ವೆ ನಂ. 80/2, ಸಿದ್ದೇಶ ತಂದೆ' ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 
73, ರಾಜು ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 73, ಸಾಯಬಣ್ಣ" 
ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 911, 4, 6, ಮರೆಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 92/1, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಗಂಡ 


ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 924, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ 


.|ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 54, ಪರಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ 


ಸ.ನಂ. 54, ಬಾಬು ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸನಂ. 54. 
ಮೊನಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸ.ನಂ. 54, ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ 
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 54, ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ" ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 


193, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 93ರ ಭೀಮಾ 
' ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲ್ಯನ್‌. ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


"ಯೋಜನೆ 


ನಂ. 35, ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ನಂದಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 35, 
ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸ.ನಂ. 35ರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. p 


0.00 
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0.00 


ವೆಚ್ಚ 


9 
’ 8.00 


0.00 


2019-20 


Ty 
[TD 


0.00 


: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ .. ಷರಾ 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ . 
ವೆಚ್ಚ ' 
(6+748+9+10) 
il 2 73 2 Ir 
₹5 ಸಾರ್ನಾಗಾಡಡೆ p 


\ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆರ್‌.ಆರ್‌. ನಂ. 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 


55ರ Fats pS ಮಗಾ 1 


ESTEE TET ಇವಾಗ ಹ್‌ ಪಾಕ್‌ ದಾವ ಷಷ್ಠ ಕಾನಗಾರಿಹ ಪ ಇರಾ 
u 
ಸ 


ಸ \ , * |ಮೊತ್ತ (ರೂ. [30 T I TE 708-709-270] ನಷ್ಹಾರ ಒಟ್ಟು ಪೊರ್ಣಗಾಂಡಿರ 7 ಪಹನ್ನ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ k R | ವೆಚ್ಚ - 
ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10) 4 


IS ESS SE WE Ty RE 
57 | ಚತ್ರಾಪೌರ ಪಾ ನಾಗವರ ತರಡೌ್‌ ಹೀಡ್‌ 12.00 [A ₹5 F287 250 7 
ಯೋಜನೆ 65, ಹರಿ ತಂದೆ ಹೀರು ಸನಂ. 47, 
AER ಗಂಡ ' ನೆಹರು' ಸನಂ. 47, 
ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸ.ನಂ. 15, ಸಾಬಣ್ಣ 
ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 5, ಥಾರು ತಂದೆ ಹೀರು 
(3 ಸ.ನಂ. 46, ತಾರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸನಂ. 34. 
ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಹೀರು ಸನಂ. 48, ಶಿವು ತಂದೆ ಹೀರು 
ಸ.ನಂ. 48, ಪ್ರೇಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಿಪು ಸನಂ. 48, . 
ತಿಪು ತಂದೆ ರೇವು ಸ.ನಂ, 7), ತಾರು ತಂದೆ ಹೀರು | ಲ್‌ 
ಸ.ನಂ. 110ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ 
k ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


58 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ [ನಿಕ್‌ಷಘಟ]ಸನ್ನತ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ ತಾರ್‌ ಇಸ್ಟ್‌ 
ಯೋಜನೆ 105n. ಮರಿಸ್ಥಾಮಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 103/1. 
103ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


59 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ"]ನಿಕಾಷ ಘರ್‌]ಪನ್ನಾರಗ್ರಾಪಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣ `ತಂದೆ`ಇಪ್ಟಾ ಸರ್‌ ₹0 [XU [RL [XL 
ಯೋಜನೆ (53, “ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 57ರ ಜಮೀನಿಗೆ]: 
ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಾಚೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 'ಕಾಶಮ್ಮ ಗಂಡೆ ಪೀರಪ್ಪಾ' 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 5ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಚೂರ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಯಿಂದ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


SE NS As Kn | _ bc. Ei 


62 


66 


ಸೇಡಂ” 


ಯೋಜನೆ 


ಯೋಜನೆ 


ನಷ 


ಯೋಜನೆ 


ಗಾಷಾರ ಗಾವ 


.]ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕ [ಹಾಬಳ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಗಂಡೆ 


ಸಂಗೀತಾ ಗಂಡ 
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 49ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ, ಕಾಚೂರ 
ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ ಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 


ಹಾರ್‌ ಬ ಸನ 
ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 125 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬೌಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ 9 ಹಾಗೂ “ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶೇಲ್ಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ 
A pe 


ಸರ್ವೆ ನಂ.7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸಂಗಾವಿ(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸದಾಕೀರ್ತಿ ತಂದೆ 
ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ.103/2ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ 
ಮಾಡಿ ವಿದುತ್‌ ಸಂಪಕ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. . 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ಬೀರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪೀರಪ್ಪ ತಂಥೆ ಸಮನಪ್ಪಾ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 52ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ 
ವಿದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


;|ಬದಗಿಸುವುದು. 


3.00 0.00 


TT 


ಪಾಪ 


58 


Tಫನರ್ನಸಾರಡಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


1 


69 


ಬಿಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗಂಥೆ ಸಾಬಣ್ಣಾ ಜಡಿ 

ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿದುಶ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


88 ಸೇಡಂ ವಶೇಷ ಘಟಕ ಮೀನಹಾಬಳ, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನಂತಕುಮಾರ ತಂ 


ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
ಮೀನಹಾಬಳ ಬಿಸಿಬಿ ಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ 
ವಿದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಮೀನಹಾಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಜಪ್ಪ ತಂ 


ಯೋಜನೆ ಮರಲಿಂಗಪ್ಪಾ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಸ್‌ ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟ 
ಯೋಜನೆ 


ಯೋಜನೆ 


ಶಂಕರಪ್ಲಾ ಜಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ. ಇತರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ 
ಮೀನಹಾಬಳ ಬಿಸಿಬಿ ಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ 
ವಿದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. - 


8.00 


SEEN EET TPS SCT 


» [Zo5-16 Ae 7 2016-17 7 2007-8 T 2018-1 [2010-20 ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು [3 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


(6474849410) 


ಬ! 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 4/2ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಾಗಿಣಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕ |ಇಟಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭಗವಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ 
ರಾಮಪ್ಪಾ , ಶ್ರೀಮತಿ. ಸವೀತಾ ಗಂಡ ಭಗವಂತಪ್ಪಾ 
ರವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮಾಡಿ ವಿದುತ್‌ 


ಬಿಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ. `ರವಿರಾಜ ತಂಧೆ ನಾ 8.00 


ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ill 


0.00 0.00 0.00 


0.00 


59 


೨.15 


ಕಾಮಾಗಾರಯಂತ 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸಾವ' 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


6.50 


- ಇದಕ ಪನ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, 


75 


76 


77 


78 


79 


ಸೇಡಂ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೈಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಶಪ್ತಾ ತಂದ ಸಹಾಯಪ್ಪಾ 
ಯೋಜನೆ '|ಹಾಗೂ ಇತರರ : ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕ [ಕುರಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀಮತಿ. ಗುಂಡಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 991 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕರುಂ ಗ್ರಾವರ ವಾತ ಸಾಡರವ್ಮ್‌ ಗಡ 
ಸೈದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 


ನತಾಷ್‌ಘಟಕೈಯಾಳ ಸಾವರ 3. 'ದನ್ಟಾ ತಾರ್‌ ಘಾಕನ್ಠಾ ಇರ 


ಯೋಜನೆ |ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಠಾಷ ಘಟ್‌ ಸಂಗಾ) ಗಾನದ 5 ಶವವು ಇಗ 


ಯೋಜನೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 


S ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


FEST 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


ಸತಷ ಘರ್‌ ನವವಸ್ಥಾ'ಗ್ರವರ ಕ್ರಾ ರಾವಷಾನ ರ್‌ ಹ್ಞಾ ರ 


ಯೋಜನೆ . [ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಷ ಗನ್‌ ಸವರ ಕ ನಷ ಗಾಡ 


ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸೂರವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಕ ತಂ 


ಯೋಜನೆ |ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 6.19 ರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 6.90 
0.00 0.00 0.00 7.18 0.00 7.18 — 
0.00 0.00 0.00 6.95 0.00 6.95 — 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣಿ 8.00 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 6.86 
L_ tl ES 


2016-17 


2018-19 | 2019-20 


ಒಟಾರೆ ಒಟ್ಟು 
[3 [3 
ವೆಚ್ಚ 

(6+748+9+10) 
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ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಬರಪ್‌ ಪಈ್ತಾವಸ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಬಡ್‌ ಪಾ: 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. , 


ET ST ರ್‌ ನಷಾಗಾಾರ್‌ ಪರ [ST ಚ್ಚ್‌ ಸಾವಾಗಾರಿಡಹೌತ ಷರಾ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. [EE TOT T OTT TORT TOA ಟ್ಞಾರ ಒಟ್ಟು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, | ಪ್ರಗತಿಯ 

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 1 ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | 
ವೆಚ್ಚ (6+748+9+10) 


i 2 3 4 5 
₹5 ಸೌಡಾನಕಾಷ ಘಟಕ ಸೊರವಾರ" ಗ್ರಾಮದ ಕಮತಿ. ಅಕ್ಷೀಬಾಯಿ ಗಂಡ] 800 4 - 4 , $ 7 
ಯೋಜನೆ |ತುಳಜಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ) 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸಡಾ ಕಷ ಪ|ಯಡ್ನಕ್ಕ ನನದ ತಾಷತಿಠಾರಡಾ'ಗಂಡ ಕನ್‌ EX) 
ಯೋಜನೆ |ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. : 


Forfar — 
82 ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂಡೌ`ಆಕವಾ 8.00 | 000 0.00 
ಯೋಜನೆ ; 
ಒದಗಿಸುವುದು. 4 D 
83 ತಾಜೊಳ |ವತಾಷ ಘಟಕಧೊತಪೊರ ಗ್ರಾಮದ ' ಶೀಮತಿ. ಸಾಬವ್ವ ಗಂಡ 8.00. 000 . 0.00 


ಯೋಜನೆ [ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


841 ಚಂಚೋಳಿ "ವಿಶೇಷ ಘೆಟಕೆ [ಧೂತಪೂರ ಗಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಂ 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ಈ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಮರಜೂರಾತಿ 
ಯೋಜನೆ ತುಳಜಪ್ತಾ ಸರ್ನೆ ನಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ ] ; _ ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4 ಕಣ್ಣೂರೆ ಗ್ರಾ; ಶ್ರೀಮೆತಿ ` ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಜಗನ್ನಾಥ 
ಯೋಜನೆ, |ಸರ್ವೆ ನಂ. 231 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ "ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಧಿ ಅಫೆಜಲಿಷೊರೆ ಗ್ರಾಮದೆ`ಶ್ರೀ.ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಡ್ಡಃ 
ಯೋಜನೆ |ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.47/ರ ಹಾಗೂ ಇತರ p ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯತ್‌ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ' ನೀರಾವರಿ ' ನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | ಒಪ್ಪಂದ 


| K - ' \ ೫ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 
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ಅಫಜಲಪೂರ 


ಅಫಜಲಪೂರ 


ಅಫಜಲಪೂರ 


ಅಫಜಲಪೂರ 


ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನೀರಾವರಿ 


ಅಫಜಲಪೊರ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನೀರಾವರಿ 


ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಠೋಡ ಇವರ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತೋಳಿ ''ಗ್ರಾಮೆದೆ ಶ್ರೀ.ಗುರಪ್ಪಾ ತಂದ 


ಯೋಜನೆ (ಇತರೆ 6 ಜನ) ಇವರುಗಳ ಸರ್ವೆ ನಂ.ಡ21ರ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 

ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಅರ್ಜುಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮೆತಿ.ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೇಮಶ್ಯಾ 
ಯೋಜನೆ [ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.09ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸರ್ವೆ ನಂ.6001ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಪ್ರ ಹರಳಯ್ಯ ಇವ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.574ರ ಹಾಗಣಿ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಕಮೆಲಾಬಾಜಾ 
ಸರ್ವೆ : ನಂ:96/2ರ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
'ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1302ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ! 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸೌಲಭ್ಯ 


ದೌಲಪ್ಪ 


ಚಂಷಾಳ ರ್ಜ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ: ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನೀರಾವರಿ 


ಶ್ರೀಮಶಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನಾಮದೇವ ಪನಸುಡೆ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.681ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಗ್ರಾಮದ 


ಸೌಲಭ್ಯ 


dl 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5,00 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


0.00 


0.00 
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ವೆಚ್ಚ 
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0.57 


0.00 


0.00 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಪೊರ್ಣಗೊಂ8ಿದೆ 


ಷರಾ 
ಪಗಹತ್ತಡ 
13 14 
ಪಾಷ 


- ಕರಾಕು ಒಪ್ಪಂದ 


ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


— ಠಿ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಎದ್ಯತ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು 
ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 


205-16 eT 2016-7 
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ಠರ್ಮಾಣಗಿ ತಾಂಡಾದ ಬಡದಾಳ್‌ `8ೀಮಾನೆಸಿಂಗೆ 
ನಾಮು ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ ಸರ್ನ್ದೆ ನಂ.335ರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅರ್ಜುಣಗಿ ` ತಾಂಡಾದ (ಬಡದಾಳ) ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ 
ಲಾಲಸಿಂಗ್‌ ಚಬನ್ನಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.28ರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿಲ್ದಾಡ (ಕ) ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದ ಭೀಮಶ್ಯಾ 
ಕಾಂಬಳೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.44ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ (ಕ) ಗ್ರಾ ಬುದ ಶ್ರೀ.ಭೀ: 
ಸೋಮಣ್ಣ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಇವರ ಸರ್ಮೆ ನಂ.126ರ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಕ ಸ್ವವಾರ ಕ್ರಾಶ್‌ ತಾನ ಇನ್ಪ 


ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.71ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ' ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಿದ್ರಾಮ ವಡ್ಡರ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.41ರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೊರೆದಿದ್ದು. ವಿದ್ಯತ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು 
ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಏದ್ಯತ್‌ 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು 
ಒಪ್ಪಂದ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯತ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು 
ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
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101 


102 


103 


104 


105 


106 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಸರ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಅಂದಾಜು 
"ಮೊತ್ತ (ರೂ. [EI 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 
ಅಫಜಲಪೂರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ್ರೀಷತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಗಂಡ ಹಸನಪ್ಪ 5.00 0.00 0.00 0,57 3.42 
ಯೋಜನೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ37ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ] 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಫೆಜನಿಷಾಕನಕಾಷ ಘಟ್‌ನ್ದಾಡ ಈ) ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಗಾದುಸರ್ದನ್ನ ನನ್ನಾ ರರ ರರ [XT ₹0 374 
ಯೋಜನೆ |ಇವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ | 
, ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಫಜಲಪೂರ | ವಿಶೀಷಷ ಘಟಕ [ಬಂದರವಾಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಪೀರಪ್ಪ್‌`ನೊಲಾ`ಇವೆರ 5.00 0.00 0.00 0,49 5.33 
“| ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ312ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ . 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಫಜಲಷೊರೆ[ನಿಕೇಷ ಘಟಕ]ಬಡೆದಾಳ ಗ್ರಾವರಾ ಮಹಾಂತ ತಂಡ ಬಸನ್ಗಇವ 500 6.00 00 035 ೮ರ 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ.104ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
"ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ . ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ’ 
ನಫವಲಷಾರ ನಕ ಗ ಗಾದ ತಾಗಕಷ್ಪ ತಂದ್‌ ಹುಚ್ಛಪ್ಸ್‌ಸವರ/ 0ರ [OX [Xd 037 [XU 
y | ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ.॥121ರ ಹಾಗೂ: ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
[ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
N ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಫೆಜಲಪೂರ]ನಿಕಾಷ ಘಟಕ |ಹಾಕ್ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಬಸ್ನಾ ತಂಡ್‌`ಭಾಷ್ಕಾ'ವ 0.06 [XU 37 482 
ಯೋಜನೆ |ಇವರ ಸರ್ವೆ. ನಂ643ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 5 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಫಜಲಪೂರವಿಶಾಷ ಘಟಕ) ಗ್ರಾಮದ `ರಸದ್ದರಾಮ ತಂಡ ಷ್ಟ ರಿ [TO 537 [OX] 
ಯೋಜನೆ [ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.63ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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0.00 
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ವೆಚ್ಚ 
(6+7484+9+10} 


5.82 


0.49 


0.57 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
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ಷರಾ 


ಕ್ಯ 


ಕೂಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದಿದ್ದು. ವಿದ್ಯತ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು 
ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕೊಳವ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯತ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕರಾರು 
ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ವಿದುತ್‌ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ 
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ST SRE TIT ಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು ಅಂದಾ ಷೆಷ್ನ ಕಾವಗಾಕಹ'ಹರತ ಷರಾ 


ಕ್ರ 
[2 ಮೊತ್ತ (ರೂ. SE TE ವರ್ಸ್‌ [ಸಾನ್‌ ರರ ಪತಿಯ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ _ ” ವೆಚ್ಚ - 
ವೆಚ್ಚ (6+748+9+10) A 
| Ke 
H p) 3 [ [ 7 % % [) [i [) [ON [3 
7 ಅಫಜಲಷೊರ [ನಕಾಷ ಘಡ ಬಳ್ಳೂರ್ಗ 'ಗಾಮದ ಕ ಎರ್ಜುನ ಮಾಂಲಪ್ಲ್‌' ಜನ ಇಷ 3 [XO 000 037 00% [AOS SE) ಜಾ ್‌ Ni ನಡತ್‌ ಇವಾಗಾಕಿಮ] 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ.314ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ' _ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ks ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ¥ 
al ದ 
ಬಳ್ಳೂರ್ಗಿ” ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಷುತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ 5.00 0.00 0.00 0.5 . X . * _ ವಿದುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ 


108 
ಯೋಜನೆ ।ಸಕ್ಕರಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.380/4ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ . ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7ರ ಅಫನನಮೂರನಕಾಷ ಘಮ್‌ನಂದರನ ಗ್ರಾಮದ ಕ-ವದ್ಯಾಸಾಗರ ತಂಡಿ`ಅರವಂದ| "3.00 [A [OT 3 U3 ್ಸ ——— wa] 
k ; ಯೋಜನೆ |ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.7/2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ೫ y - ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0 |ಅಫನಲಷೂರ]ನಕ್‌ಷ ಘರಸರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಿಸೋಧ ಗಂಡ 5.00 0,00 0.00 0.57 2.91 0.00 3.48 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿಃ - 
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ಚೇರಮನ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.163ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಿಲೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ.ಬಾಬು ಅಂಬು ಚೆವ್ಹಾಣ ಇವರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.21ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲವ್ವ ಮಲಕಪ್ಪ 
ಮಿಂಬೆನ್‌.ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ತಾ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವರ 


ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 
ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕುಡರೆ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.11ರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾರಿ 


೯ಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ `ಕಮಕನಲಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಕಾಡಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾಕೋಟಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.2ಗರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 


. |ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5೨.0೦ 


ಎಚ್ಚ 
2017-18 | 2018-19 | 2019~ 


eer sp —— 


a 57 

0.57 3.18 
0,00 3.10 
0.57 3.43 
0.57 3.70 


0.00 


ಷರಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ . 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪಗತಷಳ್ಲಡ 


337 ಸ ಪ್ರತಹಕ್ಷನ 


I 


145 


146 


147 


ಅಂದಾಜು 


ಆಳಂ 


ಯೋಜನೆ 


ಪವಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 446 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


» ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ತಡೋಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ದತ್ತಾ ಕಾಂಬ 
ಸರೆ ನಂ. 56 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಜಂಬಗಾ (ಕ) ತಾಂಡಾ ಶ್ರೀ ಥಾವ ಬದ್ದು 
ರಾಶಥೋಡ ಸರೆ ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದೆಗಿಸುವುದು. 


ಡಯಾ ಗ್ರಾವರಾ ನಾ 
ಕೊಂಬಿಲ್‌ ಸರ್ನೆ ನಂ. 169/6 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ: ನೀರಾವರಿ 


7 


[] ತಾಲ್ಲೂಕು | ತಕ್ಕ ತರ್‌] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಧ್ಯ ಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತೆ ಷರಾ 
ಸಲ್ಲಿ, ಮೊತ್ತ (ರೂ. [TE FTO 207-8 7 AT T2000] ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು | ಪೂರ್ಣ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿಸವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ (6+748+9+10) 
3 3 4 ಹ 7 § [] I [i [6] 3 3 
ಅಫಜಲಪೂರ [ನಕೌಷ ಘಡಕ]ದಾದನಕ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಮಾ `ವಾಹವಾಡುಕರಣಪ್ಠ 30ರ 585] 0ರ 55 ee 406 _ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆ ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.50/ಬಿರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 5 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ > 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. : 
ಅಫಜಲಪೊರ [ನಕಾಷಘಟ್‌]ನಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀವಾವ್ಕಾ ಕಾಡೆ ಸದ್ಧಪ್ಪಾ ಇವರ 300 [0 ರರ 737 08 [XD ₹37 pe ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡ್‌: 
ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ31ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಳೌಂದ [ara NIC EE STR ಕ್ಯಾ| FF — 0 00% 0.00 0.05 - - ವಡುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯೋಜನೆ |ಆಣಿಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 174 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ "ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 
| Bs 
ಹೆಬಳಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮೆತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚೆಂದು 0.00 0.00 0.00 7.89 


| ಪತಹತ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | 


154 ಆಳಂದ 
ಯೋಜನೆ 
ಆಳಂದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
. |] ಯೋಜನೆ 
ವಿ ಘಟಕ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಸಜ್ಜನ್‌ ಸರ್ವೆ 


- |ಗೋರಕನಾಥ ಹಾಗೂ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸರ್ವೆ ನಂ.೪9೧ ರ 2.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 36% ಹಾಗೂ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಡರ್‌ 'ಸ್ರಾನಾರ್‌ 
ಸರ್ಮ್ದೆ ನಂ. 25ಗ . ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನಂ. 330 


ಕಡಗಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಧನ್ನಿ 
ಸರ್ವೇ ನಂ.49/2 ರ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


NN 
ಸರ್ವೆ .ನಂ4/2 ರ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
' ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸರ್ವೆ ನಂ.49೧ ರ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಇಂದ್ರಾಬಾಯಿ ಗಂಡೆ ಲಾಡಪ್ಪ ಧನ್ನಿ 


ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಇತರರ 


ಶಾಮರಾಜ ತಂದ ದೇವಪ್ಪ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


72 


ಚ್ಚ 


(6+7484+9+10} 


1,00 


6.56 


4.51 


12 


ಪೂರ್ಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ. 
ಪ್ರಗತಯಳ್ನಡ್ಯೆ 
LE a 
೦ಡಿದ 
೦ಡಿದ 
ಡಿದ - 
'೦ಡಿದ ಫೆ 
'೦ಡಿದೆ - 
ಪ್‌] 
ರಣಡೆ , 
ಪ್ರಗತಯಕ್ಷಡೆ 
He 


ರೆ ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


163 


ಆಳಂದ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ನಕಷ್‌ನ 
ಯೋಜನೆ 


-1ಸರ್ದೆ ನಂ. 29 ಹಾಗೂ 


ನೀರಾವರಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ `' ಮೂಲಕ ಸೌಲಭ್ಯ 


ನಂ. 468/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ನಂ. 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


329/2 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಬೆಳಮಗಿ'ಗ್ರಾ 
ನಂ. 308/2 ಹಾಗೂ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 


ಶೀ.ದಿಗಂಬರ ತಂ: ಕಣ್ಣಾ ಸರ್ವ 


ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ 


ನೀರಾವರಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನೀರಾವರಿ ' ಸೌಲಭ್ಯ 


ತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂ 
ಅಣ್ಣಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ನಂ. 4೧ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.00 


ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.” 
ಆಳೆಂ: ಚಿಂಚನೆಸೂರು ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ. ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ; 6.00 0.00 


ಭಾವಿ ಸರ್ವೆ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಇಾಮಾನಕಯ ಹೆಸರ "ಅಂದಾಜು ~~ ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೌತೆ ಷರಾ 
eS ETT ಬಷ್ಟಾಕ್‌ ಎಷ್ಟ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
p ವೆಚ್ಚ (6474849410) | 
7 F AE — ಘಿ [J a — [FS 
73 375 [A 335 ಫಾರ್ನ್‌ಗಾ ವ Es 


"73 


[A P| ToT ENE EN) 378 ಫಾರ್ನಗಾಂಔ ವ್‌ 
[XO [0 BE 373 [Xi 77 ಧ್‌ 2 


0,00 


2.44 - 


ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


167 


168 


171 


172 


173 


ಆಳಂದ 


ಆಳಂದ 


ಆಳಂದ 


ಆಳಂದ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಕ 


ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


4 ಸ 
ಲೀಂಗೆಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಚಂದ್ರಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45/2 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಡಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಿವಕಾಂತಬಾಯಿ ಗೆಂಡೆ 
ವಿಠಲ ಫೀರಸಗಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. : 


ನಾನಾರ 
ಮದರಪ್ಪಾ ಕಣಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 159/೪ ಹಾಗೂ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸ್ರವಸವರಾನ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕೋಳಕರ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 433 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


್ಲಃ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2861 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. " 


ಅಪಾರಾಯ ವಗೇ 


ಮೀಸೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2281 ಹಾಗೂ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಏ.ಕ.ಸಲಗರ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾನು ತೆಂಡೆ 
ಶಿವರಾಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀದುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ|' 


ಮೆಚ್ಚ 


74 


0.83 


5.05 


3.92 


1.88 


ರ್ಣಿಗೂಂಡಿದ = 


- ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಹಾರ್ನ್‌ಗಾನಡ - 


ಕ್ರಮ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ' 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರಹು 


ಅನದಾಷ್‌ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವೆಚ್ಚ 


ಪೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


20576 FET 2006-17 | 2017-18 2018-19 1 2019-20 ಒಚ್ಚಾಕೆ ಒಟ್ಟು 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಸಾಯಿಬಣ್ಣಾ ಸಿಂಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 511 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4 5 6 
ಶ್ರೀ. ಅಂಬರಾಯ ತರಡೆ 6.00 0.00 


(6+74+8+9+10} 


ಮುನ್ಗಡಗ್‌ ಸ್ರಾವ ಕ ಬನೇಪ್ಹಾ ತಡ ಇಷ್ಟಾ 
ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಯೋಜನೆ 


176] ಆಳಾಂಡ್‌ನಕಾಷ ಘಟ್‌ ಲಾಡಮಗಾ್ರಾಮದ ಕಾಮತ `ಅಕ್ಷೀದಾದ್‌'ಗಂಡೆ 


ಅಣ್ಣಾಪ್ತಾ ರಾಮನ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


177 ಅಳೆಂದ ವಿ 
| ಯೋಜನೆ 


ಯೋಜನೆ 


ed ಒದಗಿಸುವುದು. 
ಷೆ ಘಟಕ 


ಗಟ ಗ್ರಾಮದ್‌ ಪಾರ್ವತಿ ರಾಷಜಂದ್ರಯ್ಮ ಸರ್‌ 
ನಂ. 51 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ' 


ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಬಾಯಿ ಗಂ 
ರಾಚಣ್ಣಾ ಸಿಡ್ಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 94 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಾಡನಾಳ ಗ್ರಾ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪತಿ ಗಂಡ ಮರಿಪ್ಪ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 4 ಹಾಗೂ "ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಪಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[X70 [XO 
—್‌್‌ [XT 
75ರ 7 | [0 [OT [XO ರ ) ಈ ಹ ತಾತ ಪಾಮಾಕಾತ 
P ಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ 


5.00 


75 


ತಾಲ್ಲೂಕು. 14ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ : ನ ನ್‌ EE ಗಾರ್‌ ಷರಾ 


ಮೊತ್ತ (ರೂ. DSN SSS RS 1 HT 206-7 | 2007-18 77 305ರ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


TS Ks 
X 0,00 0.00 - 


WR ವಿಕ್‌ 3 ಸಾವಳಗಿ-ಔ) "ಗಾ 
ಯೋಜನೆ ಮ್ಹಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ: 94 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ತಂದೆ ತಾರಾಸಿಂಗ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 120 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಘಟಕ [ಬಬಲಾದ ಎಸ್‌, ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಯೋಜನೆ |ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ' 


[) 55% ಆ ps ಸನ್‌ ವಾವ 
ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ 


[I [0 = 1 — ವಕ್‌ 


ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


183 


ಗಂಡ ಗೀರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


185 


ಖುದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 


co 0.00 3.07 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ Ma 
ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. ೫5 ಹಾಗೂ ಇತರರ 


) 1 ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


3 0.00 3.61 0ರ 0.00 3.61 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಔದೆ 


p) 0.00 0.00 2,69 . 0.00 2.69 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ — 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಏಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಸರು 


ಸಾವಳಗಿ-(ಬಿ) ' ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ರಾಮು ಸರ್ವೆ ನಂ. 225 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಅಂದಾಜ್‌ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5 
5ರರ 


2015-16 Se | 2016-17 | 2017-18 1 2018-19 {2019-20 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


0.00 


ಉದನಾರಗ್ರಾಮದ ಾಮಕತಂಗಮ್ನ 
ಪರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 48/4 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ೇಳಕುಂದಾ -(ಬಿ] ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಚಿದಾನಂದ ಸನಕೂನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕೇರಿಭೋಸೆಗಾ ಗ್ರಾಮದ  ಶ್ರೀಗೆರುಲೆಂಗಪ್ಪ"'ತಂಡೆ 


' 1ಶರಣಪ್ತಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1391 ಹಾಗೂ ಇತರರ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಹುಣಸಿಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ್‌ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನೆಪೊರ್ಣ ತಂದೆ 
ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 28 ಹಾಗೂ ಇತರರ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಗಂಡ ಚಂದು ಪವಾರ ಸರೆ ನಂ.6೧ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. " 


3 [ಕೇರಿ ನ ಶ್ರೀ.ರಾಣಪ್ಪಾ'ತರದ್‌ ಪೀರಪ್ಪ] 
Fd ಸಿ 


ಹರಿಜನ ಸರ್ಮೆೇ ನಂ. 119/೧ಎ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಕಮ `ತಾಲ್ಲೂಹ"'] ಕ್ಸ್‌ ಕರ್‌ 
ಸಂ. | 
1 2 3 
i88 ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
189 ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ' 
190 ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟ 
ಯೋಜನೆ 
ToT ಕಲಬರಗ[ನಶಾಷ ಘಡ 
ಯೋಜನೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
192 ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷೆ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 
~ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
193 ಕಲಬುರಗಿ 
194 ಕಲಬುರಗಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 


EA 


5.00 


5,00 


5.00 


5.00 


L 0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0,00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


77 


0.00 


2.16 


2.94 


0.41 


3.69 


ವೆಚ್ಚ 


0.00 


0.31 


0.00 


3.51 


0.36 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂ: 


ಬಡಾಕೌ ಓಟ್ಟು [ಪೊರ್ಣ 
ಸ: ನಿ 


ಮಚ್ಚ 
(6+748+9+10) 


3.07 


2.94 


3.92 


4.05 


12 


ರ್ಣ 


ಪೂರ್ಣ 


ಹೂರ್ಣ 


ಪೂರ್ಣ 


ಂಡಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಿದೆ 


೦ಡಿದ 


೦ಡಿದ 


೦ಡಿದ 


೦ಡಿದ 


13 


ಷರಾ 


14 
ವಿದ್ಮುಕ್‌ ಕಾಮೆಗಾರಿಗಾಗಿ 
ಮರು ಟೆಂಡರ 
ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. (6ನೇ 
ಕರೆ) 


9 


ಮಾಹಾ ಫದ ಜಾ ಸವಾ ಘ್‌ 
ಸ 


©. ಮೊತ್ತ (ರೂ. [EATEN TINA TOTS TIT py ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿಡ' ಪಗಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ » ಶೆ 
8 ವೆಚ್ಚ (6+74+8+9+10) 


TE i 


195 ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಾಪೂರ 


ಯೋಜನೆ . (ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಜೋಗ ಸರ್ವೆ ನಂ. 94 ಹಾಗೂ 


ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
7] 3S ನಷ ಘರ್‌ ನಾವ ಸನ್ರಾನಾನಾರ ಸಾವ ನಾಡೆ ಫಾರ್ನಗಾರಕಡ ನ 
ಯೋಜನೆ" |ಲಕೃಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ, 80 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
197 ಕವಬಾರಗ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |ಹಡಗಿಲ 'ಹಾರೊತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶಿವಕುಮಾರ`ತಂಡೆ 0.00 3.49. ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿ ee 
i ಯೋಜನೆ [ಶರಣಪ್ಪಾ' ಸರ್ವೆ ನಂ. 142/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
1987 ಲಜಾರಗ ನಿಕಾಷ್‌ ಘಟಕ ಪಂದಾ ಸ್ರಾವ ಕ ಪವನನವಾರ [OX [XY ರ್‌ - ಸೊಳೆವೆ ಬಾವಿ 
ಯೋಜನೆ |ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಅಟ್ಟೂರಕರ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 25 ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ' ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
” [ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
"4 ಸ . 
199 |] ಕಲಬುರಗಿ ಕ ಗಾ; ವ 0 3.58 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ವ 
; ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನರಿ. 105 ಹಾಗೂ ಇತರರ y 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, | 
200 ! ಕಲಬುರಗಿ 2 W 434 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ — 
201 | ಕಲಬುರಗಿ a 4.50 - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ನಾಮವ ಎ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


202 


203 


2 3 
ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟ 


ಯೋಜನೆ 


ಕಾಬುರಗ 
ಯೋಜನೆ 


"|ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ತಾಲ್ಲಾನ"T7 ಕ್‌ ಸರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸಹ್‌ ಅಂದಾಜು 


R x ಷಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. [STE T2017 T0708 T2050 ಬಟ್ಸ್‌ [ವಾ 1 ಪಗತಿಯಳ್ಲಿಡ್‌ 


7 


ಹಣಸಿಹಡಗಿಲ'ಗ್ರಾಮಡ 5ೀಹಕಾ`ತಂಡ್‌`ಚರದವ್ಪಾ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 291 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5.00 


ಸಿಂದಗಿ-(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ` ಕಾ. `ಮಲ್ಲಕಾರ್ಜನ ತೆಂಡೆ] 
ಬಸಣ್ಣಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 00 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಳಿನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶೀಖಪ್ಪಾ ಅಂಬಣ್ಣಾ 
ಮೈನಾಳ ಸರೆ ನಂ. 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5,00 


ಹುಣಸಿಹಡಗಲಗ್ರಾವದ ಕ್ರ ಪವ್ಕೃತ ತಂದೆ GE 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 92 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಚವಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 97 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ್ಲ 
ಲಾಬಾಯಿ ಗಂ 
ಸವು ರಾಠೋಡ ಸರೆ ನಂ. 53 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕ್ರೀ. ಹನ್ಯ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 


5,00 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ (6+748+9+10) 
[3 7 F [) 75 [CS 
[0 | 70.00 3 005 - 
[OL [XO 501 [XD ರರ [XO ಸೊರ್ಣಸೊಂಡ py 


0.00 


0.00 


0.00 3.74 0.00 0.00 3.74 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 1 
0.00 0.42 9.78 0.00 10.20 ರ ನ್‌ 
0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ - 


79 : i i ಹ 1». 


212 


213 


214 


215 


ಯೋಜನೆ 


ಯೋಜನೆ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 


ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ 
ಭೀಮಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪಾಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಫೀತಾಬಾಯಿ "ಗೆಂಡ 
ಹಾವಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.. 


ಕಸರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ`'ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ! 
ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 89 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ' 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ನ 


ಗ್ರಾ 
ಚವ್ಹಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 144 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಶ್ರೀ.ನಾನ F 
ತುಕಾರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂ. 85 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ‘ 


ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದೆ . ಶ್ರೀಮಶಿಹಿರಾಬಾಯಿ 
ಮಲಕಪ್ತಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 260 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷೆರಾ 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವೆಚ್ಚ 
(6+748+9+10) 
12 13 14 
4.32 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ - 
4.03 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ - 
ಹ ಪ್ರಗತಿಂ ಬಳದ 
ಫಾರ ಡಿದ [ 
ere 
ಪೊರ್ಣಗೊಂಔ pe 
¥ | 
2.97 2.97 0.00 53.94 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ''  - 
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ಚೆಂದಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 47 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 100 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ತಾಂಡಾದ 


ಖಣದಾ ಶ್ರೀ.ಪ್ರೇಮಸಿಂಗ್‌ 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕವಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ 
ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಭೀಮಶಾ ಇವರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಇಟಗಾ" ಈ 
ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಕರೆಕ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.114/2ರ ಹಾಗೂ 
-|ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳೆವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಾ 
[) 
ಹರಿಜನ ಇವರ ತ ಸಂ.2ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಧ್ಯ ವಾಹ್‌ ಷರಾ 
2015-16 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
(6+748+9+10) ia 
8 9 10 11 12 13 14 


ಧನಸಿಂಗ್‌ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.297ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 


Fa ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 .0.00 6.17 0.00 6.17 


ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ 
ಷಾರ್ಣಗೊಂಡದೆ ಕ 


8 


ಕ್ರಮ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಸ್ಪ: ETT ನ ಸಾ | ಪಾರ್ನಗನಂಡರ | ಪ್ರತಯಕ್ನಿದೆ 
ವೆಚ್ಚ 
(6+7+849+10) 


FER ECC ET EEC ಕ್ರಾ ಬಸಪ್ಲಾ ತಂಡೆ | 355 [XT [XE y F 7 j p ಕೊಳವೌ'ಬಾವಿ 


ಯೋಜನೆ (ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.8/6ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Je adh ; 
224 | ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ -. 
ಯೋಜನೆ |ರಾಮಯ್ಯ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 86nd ಹಾಗೂ ಇತರರ - 


. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹತಾದಾದ'ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಉಷಾಕ ತಂಡೆ ಅಂಬಣ್ಣ 


225 ಇವವ ವಿಶೌ್‌ಷ ಘಟಕ [ಫೆ 0.00 0.26 153 0.00 1.79 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಗು 
ಯೋಜನೆ |ಬುಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.14ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
226 ಕಲಬುರಗಿ |ವಿಶೇಷ ಘಟಕ | ಹೀರೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ  ಶ್ರೀ.ಶಂಕ್ರಿಪ್ಪಾ ತಂದ 5,00 0.00 0.00 | 909 0.00 9.09 ಹಾರ್ಷಸಾಂಕಡ — 


ಯೋಜನೆ ಸೋಮಣ್ಣಾ ವಳಗ ಬಳಕುಂಡಾ (ಕ) ಇವರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.209ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
77 md ವಷ ಘಟಕ ಸರಡಗಿ (ಬಿ) (ಬೆಳಗುಂಪಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪೀರಪ್ಪ 5.00 4,24 ಸಾರ್‌ ೦ಡಿಬಿ — 
ಯೋಜನೆ [ತಂಜೆ ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಡೊಂಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 61/7 i | 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ, ಕಾಮಗಾರಿ. 2 
228 | ಕಲಬುರಗಿ |ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಗಗೊಬ್ಬುರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀಮತಿ ಲಲೀತಾಬಾಯಿ'ಗಂಡ 6,00 0.00 0.00 2.51 0.99 0.00 3.50 ಪೊರ್ಣಗೊಂಕಔಡೆ ಈ 


ಯೋಜನೆ |ಶರಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 32ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 'ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ' _ p h , 
| | 


ಇಹ 


ಸಂ, 


230 


234 


235 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತಾಲ್ಲಾಹ ಕ್ಕ ಕೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಪೆಸಹ್‌ 


ಮೆಹಾಗಾಂವೆ'ಕ್ರಾಸ್‌ ಮದ ಶ್ರೀ 
ಗಲಿಡ _ ಅರ್ಜುನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 895ರ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಾವಾಗಾರಿರ ಸ 


ಬಬಲಾದ `ಕಳಿ್ರಾಷಾರ್‌ಕೀಮತಖ್ಯಾದದಾಹ 
ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35೧ರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


. ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 33ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 


"ನೀಲಪ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸರ್ವ ನಂ. 29ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ುಹಾಗಾಲವ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡುಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಗೋವಿಂದ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 326/ರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಡಬೂರು ' ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಾಬಮ್ಮ ೦ಡ 
ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


ಮ 


ಅಂದಾಜು - ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


ಚ್ಚ 


ಮೊತ್ತ (ರೂ. [3ರ TT TE-ITT 207A T2087 [200-20 ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು X ಪ್ರಗತಯಕ್ಲಿಡೆ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ET] ವೆಚ್ಚ 
(6+74+8+9+10) 
236 1] ಕಲಬುರಗಿ | ನಿತೌಾಷ್‌ ಘಟಕ [ ಏನೆ ) 00: | i) . 97 ) a: 
ಯೋಜನೆ [ವರನಾಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 411ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
M ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
237 ಕಲಬುರಗಿ ಘ ಬಬಲಾದ (ಐಕ) ನ ಜಿ 
ಯೋಜನೆ |ದೂಳಪ್ಪ ಸರ್ವೇ ನಂ. 92ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
F ಸ್ಪ`ತಂಡ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲಪ್ರ “£8 0.00 06 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ | 
ಯೋಜನೆ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 23ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ | 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ನ ಶ್ರೀಮತಿ. ಅರಿಬುಬಾಯಿ 0.00 0.00 4.08 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ § 
ಗಂಡ ಕುಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ' ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. " 
ಹರಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಧು: SE TA 000 000 0.76 [Xi [Rd 076 — SN ಕಾಳಷ್‌ಚಾನಿ 
ಭೀಮಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17/5ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ | ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 4 - 4 (4 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕ ಚ ಟಿಂಡರ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 
i (5ನೇ ಕರೆ) 
2% [Xi 000 0.05 023 3.37 0ರ EX) ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ — 
ಸರ್ವೆ 'ನಂ. 100ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ] ' 4 4 k 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ k 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. F » ” u 
242 'ಮ್ಹಾ ಓಮ್ಹಾಗ600 0.00 00 047 [XN [XU [7] ಪಾರ್ಣಗಾಂಡಡ ್‌ | 
'|ಸರ್ಮೆ ನಂ. 38ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
|_| 


pS 
ಫೀ! 

[2 

pS 


[ಕಮ ತಾಲ್ಲೂಹ ಸ್ಥ 'ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ ಅಂದಾಜು —— j ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ” ಷರಾ 
ಸಂ. - ಮೊತ್ತ (ರೂ. [ERATE TOE TOE TST CT | ನೋರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10} 


2 3 


73] ದರ [ನಕಾಷ್‌ ಘಟ ನ್ಸ ಸರಪಾಸಾ ಗ್ರಾಮದ 5 ರಾವಾಕಡ್ಟ ತಡೆ 00100 [ [X00 
} ಯೋಜನೆ [ದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 


4 i 5 6 7. 8 


244 ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ. ನೆವಂತ ತಂ 6.00 0.00 0.00 0.76 4.73 0.00 5.49 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿಃ ಜ್‌ 
ಯೋಜನೆ |ಬಂಡೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


| ತಿನ ನಾವೆ 3 ES 
2457 ಬರಗ ನಿಕೇಷೆ ಧಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಮತಿ ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗಂ! 6.00 0.00 0.00 


ಯೋಜನೆ [ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹಿಸ್ಟಾ 16 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 


4 ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
4 ಲಬುರಕಗ Tನಶಕಾಷ ಘಟ್‌ಪರ್ಣ ನಡಾ ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂಡ" ರಾಮದಾಸ್‌ 6.00 0.00 0.00 


ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 203ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ: ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
247] ಕಲಬುರಗಿ |ವಿಶಾಷ ಘಟಕ |ಬರಡನಕೇರ ತಾಂಡಾ 


ಯೋಜನೆ |ಖೇಮು ಸರ್ವೆ. ನಂ. 232ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


248 


ನಂ. 4114ರ ಹಾಗೂ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


85 4 ' PS 


2016-17 | 2017-18 | 2018-19 ರೆ ಗೊಂಡಿದ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ 
$3 (6+7+8+9+10) 


ಕ|ಅಷ್ಟಗಾ ಗ್ರಾಮದ 5೯.ಬಸ್ಪಪ್ಪ ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಸರ್ಷ್‌ ನಾ: 308 33 PX] [XT F02 ಪನರ್ನಗೊಂಡಡೆ 
123ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 4 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
ನನ್‌ ಸಾದನ ಸ್‌ US EE ERE EE) 37 ಪೂರ್ನಗಾಂಡಕ p 


ನಂ. 130ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿರೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಚವಾಣ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ತುಕರಾಂ 
ಖೇಮು ಚವ್ಹಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68ರ ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


0,00 0.00 3.36 0.00 3.36 Fa -— ಕಾಮಗಾರಿ 3 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


F 'ಸಾಡಾಪ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


5.19 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


334 ಫನರ್‌ಸಾಂಡಡೆ - 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 123ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ! 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಯೋಜನೆ |ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


Ww 0.00 0.38 3.26 


256. 


ಭೋಪಾಲ ತಗನೂಃ 0.00 7.92 0.00 0.00 
ತಂದೆ ರೇವಣಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


ಕನಾ] ತಾಲ್ಲೂಕ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ ಎಚ್ಚ 
ಸಂ. ' 5 | 2015-16 ನೇ 2017-18 2018-19 | 2019-20 1 ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿಬ ತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ . : | ವೆಚ್ಚ 
(6+748+9+10) 
1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 
257 ಕಲಬುರಗಿ : | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ|ಹಾಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ.ಧರ್ಮರಾಜ ತೆಂಡೆ ಶಿವರಾಂ 6.00 0.00. 0.00 110 4,57 0.00 5.67 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ oo 
-ಯೋಜನೆ |ನಂದೂರಕರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ , ' " 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. » 
258 | ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಆಅಜಾದಪೊರ''ಗ್ರಾಮದೆ `ಶ್ರೀ. ಪ್ರನೀಣ ತೆಂಡೆ'ಭೊಷಣ 10.00 0.00 0.00 0.00 192 0.00 192 ರ್ಣಗೂಂಡಿದ — 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 84 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
259 | ಕಲಬುರಗಿ ]ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ [ಆಜಾದಪೊರ''ಗ್ರಾಮದ ` ಗೋದಾವರಿ ಸುಭಾಷೆ `ಸರ್ವೆ| 10.00 0.00 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 62 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


260 ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಆಜಾದಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೇವ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ 10,00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 . 0.36 ಪಾರ್ಣಗೊಂ8ಡೆ — 
ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


261 | ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಆಜಾದಪೊರ ಗ್ರಾಮದ. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಗಂಡ] 10.00 0.00 0.00 000 -| 058 0.00 0.58 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 

ಯೋಜನೆ |ಲೋಹಿತಕುಮಾರ. ಸರ್ವೆ ನಂ. 628 ಇವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ದಿನ್ನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಕೊಳವೆ 'ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ರ ತರಯಸವ್ಲದೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 384 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶಿಯಲದ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 29/ಅ ಕೊಳವೆ ೭ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


87 [3 . 


ಅಂದಾಜು 


se For ಧಾನ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಸೊರ್ಣ ಪತಹಕ್ತಡೆ 
i We 
- _ | [a 
285 ನ ರ್ಣಸೊರಡಿದೆ 
Pe ನಂ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
266 ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಗುಡೂರ (ಎಸ್‌.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮರೆಪ್ಹಾ ತಂಡೆ 5.00 0.00 0.00 
ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಹೊಟ್ಟೆಮರಗು ಸರ್ವೆ ನಂ. 31 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಗೂಡೂರ (ಎಸ್‌.ಎ) ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರನ 
ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 221 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಯೋಜನೆ [ದುರ್ಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 52/7 ಕೊಳವೆ” ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
* ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


0.00 0.00 4.60 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬ 


269 ಜೇವರ್ಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಚಿ ರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂದೆ 5.00 0.00 0.00 
ಯೋಜನೆ ಬಸವಂತ ಗಜಕೋಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


0.00 0.97 - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ 


ನಷ ರರ ಗ್ರಾಮದ ರುಣ ತಾರ ರಾವರ ಸರ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 38, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


27 ಜೇವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಇನವಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಛ ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 5.00 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ಜೆ ನಂ. 63 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


272 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ |ವಿಶಷ ಘಟಕ 


ಕಲಾಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.27 ಹಾಗೂ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


77 | ಸಪ್ಪಷಾರ ನಷ ಘರಾಸಾವಾವಾಡ ಸವನ ತರಾನ್ನ ತರ್‌ ವಾಷ್ನಾಗರ 
ly ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 66 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 

ಕೊಳವೆ. ಬಾವಿ' ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 


) | 88 


ಕಮೆ'] ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕ ಕಾರ್ಷಿ] ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹಸರು 
ಸಂ. 
| | 
T PN 3 % 
289 ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ [ಮೆಲ್ಲಾಬಾದೆ` ಗ್ರಾಮದ `ಶ್ರೀ. ೋಪ್ಯಾನಾಯಕ ತಂದೆ 
ಯೋಜನೆ ಬಿಜ್ಞಾನಾಯಕ ಸರ್ದೆ ನಂ.67, 67ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


291 


292 


293 


294 


295 


BM ಸ್‌ಡಂ ನಾಷ ಘಡ 
ಸ ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 


೦ಥಧೆ ಭೀಮಪ್ಪ 

594ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ' ಬಾವಿ 

ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸೇಡಂ 


ಸೇಡಂ 


ಸೇಡಂ 


ಸೇಡಂ 


ರಿಬ್ಬನಪಳ್ಲಿ"'ಗ್ರಾಷದ್‌ `ಶ್ರೀ "ಬಾಲಪ್ಪ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |ಶೀಲಾಲಕೋಟ್‌ ಗ್ರಾಮದ'ಕೀ.ಫಾಮೆಸ್‌' ತಂಧೆ`ಪಾಡರ್‌ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.451 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ೀಲಾಲಕೋಟ್‌ ಗಾನದ ಹಮ ಶರೆಣಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಯೋಜನೆ [ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸರ್ವೆ ನಂ.404 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಶೀಷ ಘಟಕೆ [ಬನ್ನೂರೆ ಕ್ರಾಸ ಶೀಮತಿ. ಚಂದ್ರಮ್ಮ 

ಯೋಜನೆ [ಗಂಡ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಾಳಪ್ಪ ಸರ್ವೆ 
ನಂ.28/2 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ |ಈರನಾಪಲ್ಲಿ . `'ಗ್ರಾವಾದೆ ೦ಗ್ಯಾನಾಯಕ 

ಯೋಜನೆ |ಚಂದ್ರ್ಯಾನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 74 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ [ಇಂದ್ರಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ "ಶೀಮತಿ: ಿಸ್ಸಿಬಾಯಿ ಗಂಡೆ 

ಯೋಜನೆ |ದೇವಸಿಂಗ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ.15) ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ವಿದ್ಭುಶ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


6.00 


6.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 0,00 
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2.83 


2.83 


4.02 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ” 


ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


1 
೯೯: 


ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದ 


ಷರಾ 


೦ಡಿದ | ಪ್ರ ು 
ENR POE ECL 
೦ಡಿದ — 


) 


Ww 


ಕ ಸಾಮಾ CET: - ಷನ ಸಾಜಾ F ಕಾಮಗಾಕಷ್‌ ಸ 
Kd kK 


ಜ 
ಸಂ ಮೊತ್ತ (ರೂ. [0 TOE TIO TOES TAT CS | Rಾರರ] ತಮಾನ್ನದೆ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 4 ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ (6+74+8+9+10) 
296 ಥೇಡಂ೦ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಲಂಗಂಪೆ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ ತಂಡೆ ಹಣಮಪ್ತಾ!] 6.00 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 2.38 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ - 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 64/23 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ j 
ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
297 ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬನ್ನೂರ €ಪನಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ.ಬಾಳಪ್ರ ತಂಧೆ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ 6.00 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 3.73 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಗ 
ಯೋಜನೆ [ಮತ್ತು ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, 


298 ಸೇಡಂ ಸೂಂಡಿದೆ - 


ಹಣಮ್ಯಾ ನಾಯಕ ಜಾಧವ ಸರ್ವೆ ನಂ. 317 
|ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ಅಳವಡಿಸಿ 'ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


3 ನ 3 1 ಂಡಡೆ ವ 
ki] pd 

ನಂ. 30/3 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಕೊರೆದು 

ವಿದ್ಧುತ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಒದಗಿಸುವುದು. 


PN ECU EE: 
್ಲ ಯೋಜನೆ 


300 ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


2 ನ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡೆ 
ವಿಠಲನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 111 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ' 


0.00 2M ರ್ಣಗೂಂಡಿದ ಜಃ 


ವಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಕಡಚೇರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ” ಶ್ರೀ. ಆಶಪ್ಪೆ ತಂದೆ"'ಸೆಣಮಪ್ಪ 
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


302 ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |[ಕಡಚೀರ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ನಾಗೀಂದ್ರಪ್ಪ ತಂಡೆ`ನಗಷ್ಟ 300 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 2.70 ವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ 
ಯೋಜನೆ |ಬಹಿಂದ್ಲಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 152/-ಇ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ N 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


[XT [LD ಪಾರಾಗಡಾತರೆ ್‌ಾ 


STREET aT ಹಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸಹ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


ಸಂ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10) 


I 2 3 py 

303 ಸ್‌ಡಂ I ಷೆ ಘಟಕ ಕಡಚೇರ್ಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 'ನಶೇತಾ 'ಗಂಡ 
ಯೋಜನೆ 1ಹುಸೇನಪ್ಪಾ ಚಿನ್ನಿಂಟಿ ಸರೆ ನಂ. 114/9 ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಷನ ನಡನ್‌ ನವ್‌ ಾಷ್ಸ್‌ರ್‌ವಷ್ಟ್‌ರ್ಷ ರ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 9 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


305 ಸೇಡಂ ನಕೌೇಷ ಘಟ ನಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಿಚ್ಚಪ್ರ ತಂ 


ಪ್ರ 0.74 0.48 1.22 ಪ್‌ ಪ್ರಗತಿ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 361/1 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. - ್ಲ 
306 ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |ರಾಘಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೇ ೦ದ್ರಪ್ಪ ತಂ ನಾಗಪ್ಪ 6.00 - 0.00 0.00 ™ 2.38 0.00 2.38 ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡಿದೆ - ರ 


ಯೋಜನೆ |ಸರ್ಮೆ ನಂ. 51/6 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
p ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಜಾಕನೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ತುಳೆಶ್ಯಾ ನಾಯಕ "ತಂ 
ಯೋಜನೆ |ಧರ್ಮ್ಯನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 343 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು. ವಿದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


308 | ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ದುಗುನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀ. ಘಲಪ್ಪ ತಂಧ 6.00 0.00 0.00 0.00 4,49 0.00 4.49 2 ರ್ಣಗೂಂಡಿದ pa 
ಯೋಜನೆ |ಮೊಘಲಪ್ಪ ಚಿಂತಾಪೂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


35 ಡಂ ನಕಾಷಫಟಡ ರಕ ಗ್ರಾವಾದ ಕ ನರಸಪ್ಪ ತಂಡ ಚಂಡ ₹0 [XU [FO [Xi 355 [A 355 ರ್ಣಗೊಂಡಿಡ Fi 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 
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310 
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312 


313 


314 


315 


ಕ್ರಮ | ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಂ. 


ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 18 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು! 


ಕ |ಶಕಲಾಸಪಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯೆ`ಷೆಸಹ 


ನ - ಶಿಸ್ಟ್ಯಾ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 45ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಭುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮಲಕಾಪಲಳ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನೆಂದ್ಯಾನಾಯಕೆ 
ತಂಧೆ ಶಾಣ್ಮಾ ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 45ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 215,216 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಧುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಅಳವಡಿಸಿ 


ಶ್ರೀ ಶ್ರಾನಿವಾಸ 


1 


ವಿದ್ಯುತ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶಕಲಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ದೇವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಕೈಷ್ಠಪ್ಪೆ 
ಹಾಗೂ ಪಂಢರಿನಾಥ. ತಂದೆ ಕಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ಮೆ ವಂ. 35/5 
ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನ್ಟ ತಾನ ಸಷ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


2016-17 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸರತ ಷರಾ |] 
078 7 777205 ್ಲಡೆ ಂಡಡ'7 ಪಗತಯಕ್ಲಡೆ 
ವೆಚ್ಚ 
(6474849410) 
[ [3 
77 [XL 77 ಹಾರ್ಣಗಾಂಕಡೆ ps 
PER EN) [¥¥) ಫನ್‌ TT 
1.61 0.00: 1.61 ಪಾರ್ಣಸಗೊಂಡಿಡೆ - 
. pe 
I) 433 [XO 3337 ಪ್ರಗತಯತ್ತಡ 


94 


ಕಮ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಯ'ಹೆಸರು ಅಂದಾಜಿ ಷೆಚ್ಚ ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ`ಹಂತೆ ಷರಾ 


Ed 


ಸಂ. § ಮೊತ್ತ (ರೂ. [EA TON TIONTAE TON [2000-20 | ಬಟ್ಟರ ಬಟ್ಟು | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ (6+748+9+10) 


4 
ನಿದ್‌ ಕ್ರ ಕವರಾಂ ತಂಜಿ`ನಾಗಪ್ಪ`ಸರ್ಷ K 
ನಂ. 36 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ . ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ೈರಂಪ್ಲಾ ತಾಂಡಾರ 3 ಬಮ 'ತಂಡ್‌ಭೋಪ] 400 00 


ಯೋಜನೆ: [ನಾಯಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 17529 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ] 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಡ್ನಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಡ 4.00 0.00 0.00 
ಯೋಜನೆ |ಬಾಬು ಸರ್ವೆ ನಂ. 53 ಹಾಗೂ ಇತರರ | _ 
ಜಮೀಮಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ° ’ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪ್ತಿ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 23 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ “ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


37] ಚಂಷಾ್‌ನಕಾಷ' ಘಡ್‌ ಡಂಜೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ 5 ಬಂಡಪ್ಪ ಪೆ 
' ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 244 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ! 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಇವವ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 20 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 'ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಬ ಕೃಪ್ತ ಸಂಬಣ್ಣಿ ತ್ರಿ) 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 107 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ «, 


1” py 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 90 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


8 [ಶಿವರಾಂನಾಯಕ. ತಾಂಡಾದ 


ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 432 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶ್ರೀ 2 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 7 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


.|ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 4 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ಪದ್ಧ ತಾಂಡಾದೆ ಶ್ರೀ ಗಂಗು ಡೌವಕ`ನಹಾ ಸರ್ವ 
ನಂ. 136 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆ 
[ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


pi) 


ಕಾಮಗಾರಿಂ 


ಹಂ 
2017-18 | 2018-19 | 2019-20 


ತಾಂ ಮರದೂರಾತಿ 
ಯಾಗಿದೆ. 


ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ 
ತಾರಾಸಿಂಗ್‌ ಸವೇ ನಂ. 288 'ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸೋವಿಂದ ಟೀಕು 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/20 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


98 


a tat 
[5 


ನಾವಾಗಾರ ರ್‌ ಸಾತ 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


2015-16 Ae T 206-17 | 2007-18 | 2018-19 | 2019-20 


ಸರ್ಮೆ ನಂ. 136/5" ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ' ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ' 


ವೀಂದ್ರ ವಾಲು ನಾಯಕ" 


ಲ 


ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. § 


'ವೀಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 38: ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


350 


351 


ನತಾಷ್‌ ಘಟಕ ಜೆವವರ್ಷಾ ಗ್ರಾಮದ `ಶ್ರೀ ತುಕಾರಾಂ `ಚಾಪ್ಲು' ಸ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 123 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀಮಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಬಿಕ್ಕು ನಾ ಆಶೆ ಗಂಗು ನಾಯ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 85 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |ರುಸಂಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ ಮು ಹಾಗ ಜಾಧ: 


ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 146 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ -ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

ವಶೇಷ ಘಟಕ |ಧುತ್ತರಗಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿ ಬಾಯಿ ಭೀ 

ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 95 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ' ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹೂರ್ಣಸೊ: 


2.65 0.00 2.65 


T— 


4.00 


4.00 


0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 


0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 


99 


230 '" 1ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ| . - 


2.60 - 


ತಿಯೆಲ್ಲಿದ 


» 


ುಿ |]. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


2015-16 ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


CNN RN Kl 
- 1352 ಚೆಂಬೋಳಿ /ಎಶೇಷೆ ಘಟಕ [ಶಿವರಾಂ `ನಾಯೆಕ್‌`3ಂಡಾದೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ರ ಪ್ಲಾ 4.00 0,00 "0,00 0.00 2,55 
ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


353 | ಚಿಂಜೋಳಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ನಾಗಾಇದಲಾಯಿ' `ತಾನಿಡಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ 4.00 0.00 0.00 0.00 . 2.35 0.00 2.35 
ಯೋಜನೆ [ಶಿವರಾಂ ಸರೆ ನಂ. 67 ಹಾಗೂ ಇತರರ ” 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


HU SR TR ST RT [XT] [XS TS EC 73 - ಪಗಾಷಮ್ನ್‌ಡ 

" ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 24 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


335 7 ಆಂಜಾಳನಿಕಾಷ್‌ ಘರ್‌ ಸಾಗರ ಷಾನ ನಷ ಸಾವಾದಾದಾ್‌ ಹಾವ 0.00 0,00 0.00 3.77 . 3.77 ವ ಪ್ರಗಿತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ: ನಂ. 174 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ - 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


; ವಿಟ`ತಾಂಡಾದ್‌'ಶ್ರೀ`ಈತ್ನಕ ಬದ್ದು ಸರ್‌ ನಂ] 00 [0 [Xd [ON RET] ; 734 ps ಗಹ 
440 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ " 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಿಲಬಾವಿ ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮಶಿ' ರಾಜೀಬಾಯಿ` ಶಕ್ಷಣ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ -ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. - 


ನಾಡಾ ನಕ ಘರಾ ನಾಡಾ ಂಡಾವ 5 ಹಾಡ ಕ್ಷ [XL [X) [Xi] 343 33 ್ಸ ಪ್ರಗತಯಲ್ಲಡೆ 
' ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 17 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
[SN 


pr ‘ 


pS "100 


ಹಾ TR ಡ್‌್‌ ಈಾ್‌T ——್ಞ— ಇವನ್‌ ಸಾ TU 
ಸಂ. | ' - | ಮೊತ್ತ (ರೂ. [0ST TVET T 2017-18 [2008-0 Tagg ರ್ಣಗೂಂಡಡ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಡಿ'] 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಮೆಚ್ಚ 
(6+7+84+9+10) 


Z 
ಕ|ತಗಲತಸ್ನಿ'ಸ್ರಾವಾದ ಕ ಸದ್ದಾಮಪ್ಟ ಕವಶಂಗಷ್ಟ್‌ ಸರ್ವ [00 

ಯೋಜನೆ |ನಂ. 87 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 

ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


359 | ಚಿಂ 


¥ *ವಿಂದ್ರಪ್ಪ| 
ನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 20 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಓದಗಿಸುವುದು. 


361 7 ಚಿಂಚೋಳಿ "ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಲಬಾವಿ'' 'ತಾಂಡಾದ , ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ] 4.00 0.00 
ಯೋಜನೆ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 101 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


38] ಚಂಜೊೋಳನಿಕೌಾಷ್‌ ಘಟಕ ಚಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಂಬಣ್ಣ ಮರಪ್ಪ ಸರ್ವ 4.00 0.00 0.00 0.00 3.25 0.00 533 - ಪಗತಯಕ್ಲಡೆ 


ಯೋಜನೆ |ನಂ. 2258 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ .ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


34] ಚಚ ಪಾಷ್‌ಘನಸ[ಪನಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರ ಜೈನಾಲ"ಪಾಂಡ್‌ ಸರ್‌ 400 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
‘ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗೆಸುವುದು. 


ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


101 


° » 


366 


367 


368 


369 


371 


372 


ಕಾಮಾನ್‌ ಕ್ಸ್‌ ನಾರ್ಷ 


ಚಿಂಜೋಳಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [2 


ಯೋಜನೆ 


ಚಂಜೊಳೆ`ವತಕಾಷ್‌ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಚಿಂಚೋಳಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಚಿಂಚೋಳಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಚಂಚಾಿ7ನಕಾಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಚೆಂಜಬೋಳಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
' ಯೋಜನೆ 


ಚೆಂಬೋಳಿ (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


.|ಹಾಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 


22 ಹಾಗೂ ಇತರರ ನನಿಮುಗಳಗೆ ಕೊಳವೆ. ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


್ರಮದ ಪ್ರೀ ಶ್ಯಾಮರಾವ ರಾಜಪ್ಪ ಸಃ 
ನಂ. 127/3 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕವರ್‌ ಸ್ರಾವದ ರ್ರ ಸವಾ ಪಾನ್ಸ್‌ ಸರ್ಷ 
413 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕನಕಪೂರೆ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಂಕ್ತಪ್ಪೆ 
ನಂ. 45 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 


ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಹಕ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನಂ. 67- 2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ “ೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಈ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 32 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


0.00 
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1.54 


ಕಾವಾಗಾಕಯ ಹಂತ 


ಪ್ರತಹಕ್ನಡ 


—————— 
ಷರಾ 


ಕ್ರಮ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು ಪೆಚ್ಚಿ y ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹಂತೆ ` ಷರಾ 
ಸಂ. ' ಮೊತ್ತ (ರೂ. [308 3 T7007 [20 TST] ನ್ಗಾರ ಒಟ್ಟು | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ ಕಯಲ್ಲ್‌ಡೆ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಚ 
(674849410 


ವೆಚ್ಚ 


ಮಾಣಿಕ ಸರ್ವೇ ನಂ. (79 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. k 


[X) 7ರ ps ಗಹ 


ಸಾಗುರು ಗ) ತಾಂಡಾದ ಕ್ರ ಕಾಘ3ಂಡೆ ಡಮ 75] [XL 
ಯೋಜನೆ [ಸರೆ ನಂ. 15 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 

ಕೊಳವೆ : ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ R 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಆಳಂದ 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಾಡ-ಮುಗಳಿ ಹತ್ತಿ! . . . 186.03 0.00 186.03 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ - 
ಸ.ನಂ.181ರಲ್ಲಿ ಗಾಡೋರಿ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ " 


ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ; / 
376 ಆಳೆಂಃ ವಿಶೀಷ ಘಟಕ |ಚಿಂಚಲಿ ಗ್ರಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪಾಂ`3ಷಶಿಂಗಪ್ಪ'ಚಾವಿ 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ೦ತಿಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ 


ಯೋಜನೆ |ಮನಿ ಸ.ನಂ.212ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯೋಜನೆ 


ಶ್ರೀಮತಿ" ಸಹಂಗರಾ'ಗಂಡೆ 80ರ 
ತುಕರಾಂ ಸರ್ವೆ ನಂ. 298ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. y ೀ 


ಶೀಮತಿ ನೇಮಭಾನ ರಾಹಾ ರಾಕಾಡ್‌ ನಾಗಾ EN) 
'ಇತೆರರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಡ್ರಾಮೀ ಗ್ರಾಮದ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 326 ಮತ್ತು 328ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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i "ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಶಂಕರ ತಂದೆ ದೇವಲಾ ಸನಂ. 370, ರವಿಂದರ ತಂದೆ 
ಶಂಕರ ಸ.ನಂ. 370, ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಸನಂ. 
365, ನೆಹರು ತಂದೆ ಸೇವು ಸನಂ. 37, 
ಭೂಪಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೇವು, ಸ.ನಂ. 37, ಶಂಕರ 
ತಂದೆ ಭಾಸು ಸನಂ. 33 ಬಾಸು ತಂದೆ ಗಂಗು 
ಸ.ನಂ. 331, ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, 
ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, ಸಣ್ಣ 


ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 330, ಬಸವರಾಜ 
ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ ಸ.ನಂ, 324, ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಶಿಪ್ಪಣ್ಣ 
ಸ.ನಂ. 367, ಸುರೇಶ ತಂಧೆ. ಗಿರೆಪ್ಪ ಸನಂ. 367, 
ಹಣಮಂತ ತಾಯಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ 'ಸನಂ. 324 


ಸುಗೂರ ಎನ್‌. ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ '`'ನಾಲಾಕೆ 
Ws ಇ % 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ * ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. ; , 

ಸಕ್ರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿಶನ ಸಂ.ನಂ. 98, ಕಿಶನ ತಂದೆ 
ಚಂದು ಸ.ನಂ. "98, ಸುರೇಶ ತಂದೆ ದೇವಜಿ ಸ.ನಂ. 
98, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಪಾಂಡು, ಸನಂ. 73, ಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ.ನಂ. 73. ಚಂದು ತಂದೆ ವಿಠಲ್‌ 
ಸ.ನಂ. 72, ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ವಿಠಲ್‌ ಸನಂ, 72, 
ಫತ್ತು ತಂದೆ ಮನ್ನು ಸ.ನಂ. 55, ಶಂಕರ ತಂದೆ ಭೀಮ್ಲಾ 
ಸ.ನಂ. 54/12, ರಾಜು ತಂದೆ ಮಾನಸಿಂಗ್‌ ಸ.ನಂ. 51, 


ದೇವಿಬಾಯಿ: ಗಂಡ ಮಾನಸಿಂಗ್‌ ಸ'ನಂ. 511, ಗೋಪಿ] ' 


ತಂದೆ ಜಾನು ಸ.ನಂ. 52 


ಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರ” 


ಅಂದಾಜು 


ಮೊತ್ತ (ರೂ. [305 ಸ್‌ 


2016-17. 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ EI ಈ ಕಛಕಂದ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಶಂಕರ , ತಂದೆ ವಸನು ಸ.ನಂ. 303. ಸೋನಿಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಶಂಕರ ಸ.ನಂ, 281, ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಚಂದರ ಸ.ನಂ. 303, ಮದನ ತಂದೆ ವಾಲು ಸನಂ. 
268: ಶಂಕರ ತಂದೆ ಛತ್ರು ಸನಂ. 269, ಬಾಬು 
ತಂದೆ ಹೇಮಲಾ ಸ.ನಂ. 267, ಹೀರು ತಂದೆ ದೇವಲಾ, 
ಸ.ನಂ. 309, 'ಪರಶುರಾಂ ತಂಡೆ ತುಕಾರಾಂ ಸ.ನಂ. 
268, ಚಂದರ ತಂದೆ ತುಕ್ಕು ಸನಂ. 267 


182 \ ಚಿತ್ತಾಪೂರ" `[ನಕ್‌ಷ ಪೂ ಸಾಹಾನಕ್‌ನಡಾದ"ಹ3 ಸ್ಥಾ ನಾಲಾ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, : 
ತಾರು ತಂದೆ ಹೀರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 110. ನೆಹರು ತಂದೆ 
ಹೀರು ಸ.ನಂ. 65. ಸುಶೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನೆಹರು 
ಸ.ನಂ. 47, ಹರಿ ತಂದೆ ಹೀರು ಸನಂ. 47, ಸಿದ್ದು] 
ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 48, ಶಿವು ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 
48, ಪ್ರೇಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿಷ್ಟು ಸನಂ. 48. ಥಾರು 
ತಂದೆ ಹೀರು ಸ.ನಂ. 46, ಸುರಜಾ ತಂದೆ ಪೊಮು 
ಸ.ನಂ. 65, ಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಹೋಮು ಸ.ನಂ. 65, 
ಶಂಕರ ತಂದೆ ಹೋಮು ಸ.ನಂ. 65 


2017-18 | 2018-19 | 2019-20 


ಚಿ5.57 
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ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 
EU F [E] IE: 4 
ನಾಕಾ A TTT p a 


0.00 


TT 45.57 eorMond] 


(Ms 


0.00 


13.41 'ಹಾರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ pS 


7 


384 


385 


387 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ 


ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ನಕಾಷ್‌ಫ 
ಯೋಜನೆ 


ಕಪ ನಾರ್‌ ರ್‌ ನಾವ್‌ 
pe) ್‌ pt ನ 


ಇವಗಾಕಹ್‌ ಹಹ ನನವ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬನೆಹೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ, ನಾಲಾಕ್ಕೆ "ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಲಚ್ಛಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 92, ಮರೆಪ್ಪ 
ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸನಂ. 90, ದೊಡ್ಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಶಿವಪ್ಪ ' ಸನಂ. . 901. ' ದೊಡ್ಡ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ 
ಭೀಮಶ್ಯಾ ಸ.ನಂ. 90, ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ 
ಸ.ನಂ. 90/4, ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಸ.ನಂ. 90/5, 
ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 93, ಭೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 93, ಮರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಪ್ಪ ಸನಂ. 
92, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಸಾಬಣ್ಣ ಸನಂ. 92, 
ರಾಜು ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಸನಂ. 81, ಹಣಮಂತ 
ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸನಂ. '81ಗ, ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ 
ಭೀಮರಾಯ ಸ.ನಂ. 80/2, ರಾಜು ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ 
ಸ.ನಂ. 73. ಸಿದ್ದೇಶ ತಂದೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಸ.ನಂ. 73/1 


15.00 


2015-16 ನೇ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


2016-17 


0.00 0.00 
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8 9 


[XT TT 


₹[ನಬ್ಯಾ್‌ ಸನಾ ಇನ್‌ ಸಧಾ RE ರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 71 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಚೆಕ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಡ್ಯಾಂ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. 


15.00 
ಗುಂಡಪ್ರ್ತ ಸರ್ವೆ ನಂ. 881 ಹಾಗೂ, ಇತರರ] 
ಜಮೀಮಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


0.00 0.00 


CX ET) 


0.00 0.00 0.00 


ಸಾವತಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರ 15.00 
ಅಪ್ಪಣ್ಣಾ ಸರ್ವೇ ನಂ. 25 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ 


106 


0.00 0.00 


ಎನ್ಸಾಕ್‌ ಬಟ್ಟರ 7 
ವೆಚ್ಚ 
(6+748+9+10) 


[TD 


14.66 


ಪೂರ್ಣಗೆ 


14 


ಕವ್‌ 7 ಇಮಾನ್‌ ಕರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಾಗಾನಯ'ಹಸರು ಅಂದಾಜು ನಷ್ಠ j ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹಂತೆ ಷರಾ 


KJ kJ 
ಸಂ. } ಮೊತ್ತ (ರೂ. [OE AT T0207 08-79 [200-20] ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯ - { 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) .| ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


(6+74+84+9+10} 


388 


೦ಚಿ ಗ್ರಾಮ Y ಮ್ಮ ಗಂ 
ಹುಸೇನಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 93 ಹಾಗೂ ಇತರರ 


ಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮ ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಪೀರಪ್ಪ ಸರ್ದೆ ನಂ. 34/4, 34, 34/2. 34 . " 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


389 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ 


ಯೋಜನೆ 


15,00 0.00 


AN ನಂ. ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


0.00 0,00 12.72 


ಸುನೀಲ್‌ ದೊಡಮವಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 348, 2 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ' 


392 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ [ವಿಶೀಷ ಘಟಕ |ಸೂಗೂರ (ಎನ್‌) ಗ್ರಾ ತ್ತಿರ 'ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ತಾ ತಂ! 15.00 0.00 0.00 0.00 
ಯೋಜನೆ ಭಾಗಪ್ಪ. ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 101, 103 -ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ « 
ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


393" `ಚತ್ತಾಪಾರನತಾಷ್‌ ಘಟ್‌ ನಾಲವಾರ `ತಾಂಡಾರ 83ರ ಗೋಪಾಲ" 'ತಂಡೆ| 75.00 [XD [) [XT [XD [XL ೮00 ಪೊರ್ಣಸಗೊಂಡಿದೆ - 

ಯೋಜನೆ |ವಠಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ K 
' ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. \ » 


394 ಚಿತ್ತಾಪೂರ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |ಮಾರಡಗಿ (ಎನ್‌) ದ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೆಮ್ಮ 15.00 000 0.00 14.97 0.00 0.00 14.97 ರ್ಣ ೦ಡಿದೆ | i = 
ಯೋಜನೆ' [ಗಂಡ 'ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. ॥16 ಹಾಗೂ ಇತರರ ್ಲ k 

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
R [ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 4 k . 
NS (ES EE EES EER EN NN! a, 


107 ks 


ಕ್ರಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ) 
ಸಂ. ತ್ತ (ರೂ. [305TE ಈ 
4 ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ವೆಚ್ಚ (6+74+8+9+10) 


3957 ಚತ್ತಾಪಾರ]ವಿಕೌಷ್‌ ಡಕ ಕನಗನಪ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಕ್‌ ಸದ್ದನುಷ್ಟ ಇಡ TO [XY [A 1397} 000 [0 1337 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ವ 
ಯೋಜನೆ [ಭೀಮಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 51 ಹಾಗೂ ಇತರರ 1 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು: 


396 |' ಚಿತ್ತಾಪೂರ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ]ಮಳಗಾ (ಎನ್‌) 'ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ FX ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ 13.00 0.00 0.00 13.66 0.00 0.00 13.66 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 
ಯೋಜನೆ |ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ. ನಂ. 15 ಹಾಗೂ ಇತರರ - 

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ . ಗ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


397 | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಲ್ಲಪ್ಪೆ B ಸ್ಥಳ ಶಕ್ಕತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 75 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್‌ - 
ಡ್ಯಾಂ 'ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 

39% , | 0. f ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ KN 

399 47. [7 0,00 0.00 47.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — $ 


3ರ ಸಾನ ನಷ ಧರಾ ನಾರ ಕ್‌ ಸ್ಥ 
ಯೋಜನೆ (ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


401 | ಚಿಂ 


86.38 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ - 


ಫ್‌ ದ್ರ ದ್‌ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಹಾ 
ಯೋಜನೆ !ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. 


404 | ಬೆಂಚೋಳಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ರಾಣಾಪೊರ ತಾಂಡಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕ 


0.00 30.02 ಪೂರ್ಣ: ಜು 
ಯೋಜನೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ. 


| | 
3288.00 0 ; 3. 34.15 
ci SEE ಸ ah EE LN BE 
J CS | — - 


108 


33.90 


50.00 0.00 


2 ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 9 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗುರು ನೀತಾ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ, 216/28 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ ಲೈನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ, 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


PEST |] 2017-18 


ವೆಚ್ಚ 


ks _ 
ಮ್‌ ys ಜಾಕ್‌ 
2018-19 | 2019-20 |] ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು 


ವೆಚ್ಚ 
| (64+74+8+9+10) 


10 
0.00 


“13 ಕಲಬಾರಗ ವಾಷ್‌ ಘಡ|ನೋಗುರು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀ ಬಸವರಾವ ತಂದೆ ಪರಪ್ಪ "1000 
' ಯೋಜನೆ 


ರಂ: ಗ್ಗ; ಶ್ರೀ ಅ: ಸ 
ಸರ್ವೆ ನಂ.'483 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚಿಂಚನಸೂರ 'ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


3 C ಪ್ರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ, 391 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ! 


5.00 


0.00 


0.00 0.00 0.00 


[i] 
[ET 


ಕಾಮಾಗಾರಿ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಇಳಣಿ'ಗ್ರಾಮವ ೯ ಶರಣಪ್ಪ `ತಂಡೆನಾಗಪ್ಪ 
ಕಾಂಬಳೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10 ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


z ತಾಂಡಾದೆ`'ಕ್ರೀ 
ತಾರಾಸಿಂಗ್‌ ತಂದೆ ಬಿಕ್ಕು ಸರ್ವೆ ನಂ.'22 ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 
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0.00 


ರ್‌ 
ಅ; 


ನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ 


» [% 


is 


ಅಫೆಜಲಾ 


4 | ಅಫಜಲಪೂರ 


- 


ವಾಷ್‌ 


ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [8 


ಯೋಜನೆ 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು: 


ಕ [ಅಫಜಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತೆಂಡೆ ಅಪ್ಪಃ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 99/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಬೋರಿ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ಬದಲಾಗಿ: ಗೊಬ್ಬೂರ (ಬಿ) 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಥಾವರು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
164/2 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಂ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅನಂದ ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
106 (106/4)ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಹ 


ಹರಿಸಿಂಗ ಸರ್ವೆ 'ನಂ. 52 ಇವರ ಮೇಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 


17.86 


0.00 


0.00 


0.00 


ಬ 


ವೆಚ್ಚ 
(6+7+8+9+10) | 


0.00 ಈ 


[x] _ ಫಹ್‌್ಸಪ 


ರ ತಾಲೂಕಿನ ಘತ್ತರಗಾ 
pp ತಂದೆ ಖತಾಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 


ಸೌಲಭ್ಯ AEE: (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಅಫೆಜಲಪೊರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತರಗಾ 
(ಕಾಳನೂರ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಅಪ್ಪರಾವ' ತಂದೆ ಅಮೃತ 
ಸಂಗನಕರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


15.00 


0.00 


0.00 


0.00 
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0.00 — ಪ್ರಗತಿಯಕ್ಲಿಡೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ 


0.00 - ಜಸಿ 


'೦ಡರ 
ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಮ 3ಾಮ್ಹಾಪ ಸ್ಥ'ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾಕಿಯ'ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಚ್ಚ 


£3 


ಸಂ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. [7516 2 T3017 | 2007-18 T 2018-5 [2-20] ಬಟ್ಗಾರ ಬಟ್ಟು 
' ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ (6+748+9+10) 
i p 3 4 3 [ 7 § £) [0 


FT TSESSRITOIT EO ರ ಜಿಲ್ಲ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂರಕಿಸ ರ (ಬಿ) 10.00 0.00 0.00 0.00 , 0.00 0.00 
ಯೋಜನೆ |ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಚಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಸಿಂಗೆ. ಶ್ರೀ. - 

ದೊಡ್ಡಪ್ತ ತಂದೆ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 228 
(228/)ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


8 ಠಫಬಲಪೂರನಿಕಾಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೈಲಾರಿ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 48ರ . ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


RT CE 
ಶಂಕರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಪ ಸ,ನಂ.37ರಲ್ಲಿ 
ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


೦ಡರ 
ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 


ನೀರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸನರಿ 35. 
22, 224 ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ 
ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


9, | ಅಫೆಜಲಪೊರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫೆಜಲಪುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಗ್‌ರ (ಬಿ) 15.00 0.00 0.00. - * pS ಟಂಡರ ಪುಕ್ರಿಯಯಲ್ಲದೆ 
" ಯೋಜನೆ |ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.124/2ರ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶಾ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ K 
ಅಂಗಡಿ' ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬೋರಿ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
CEN ELE Eo STATES ್ಲೈ ಅಫೆಜಲಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್‌ರ (ಬಿ) 8.00 0.00 6.19 - - ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂಬಮಾಡಿ 
ಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಕೊ. ಶಂಕರ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗೆ ತಡೆ ಗೋಡೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


111 


ಕಮ | ತಾಲ್ಲೂಕು [ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
ಸಂ. ' . - 208-7 ಒಪ್ಟಾಕ ಒಟ್ಟು | ಪಾರ್ಣಗೊಂಡಡೆ | ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿಡೆ 


ವೆಚ್ಚ 


(6+74849+10) 


12 13 14 
ky H ps ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ 
N ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


0.00 - 0.00 — - ಕರಾರು ಒಪುಂದಮಾಡಿ 


ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


3 
1 | ಅಫಜಲಪೂರ |ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿ, ಗೂಳೂರು 
" ಯೋಜನೆ !ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಂತಮ್ಮ . ಗಂಡ ಅಮಿನಪ್ಪ 
- ಸ.ನಂ.35ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ. 
12 | ಅಫಜಲಪೂರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕ್ಲಿ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಾಗನೊರೆ 
ಯೋಜನೆ 
13 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರಗಯ್ಯ। 

ಸ.ನಂ.35ರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ' ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ 
ಆಳಂದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನೆ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡಾದ 
ಶೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಧನ್ನು ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
310ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


0.00 0.00 - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದ 


pe - ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ 
ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ಥಾವರು ತಂದೆ ಸೋಮು ಚವ್ಹಾಣ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ `ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ `ಸಂಗೋಳಗ — ಪುಗತಿಯಲ್ಲದ 
ಯೋಜನೆ [ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮು 
ಜಮದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 63ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


15 ಆಳಂದ 


75 ಆಳಂದ್‌ [ವಿಕಾಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ "ಕ್ಲ "ಆಳಂದ ತಾಲ ಸೆಷಹ 30 [X00 ೮0ರ ಕರರ 0 000 [XO - ಪಗಕಯಳ್ಲಡೆ 
- ಯೋಜನೆ |ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮಶಿ. ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೇಮು § | 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 717ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


fp : 112 ; ) 


1 


$ 


(6+7+8+9+10) 


ತಾಲ್ಲೂಕು IK Ee ಕಾಮಗಾರಿಯ`ಹಸಹ _ ಅಂದಾಜು E ವೆಚ್ಚ ನ ಹಂತ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ (ರೂ. [ETE TT ToT | 2007-18 | 2008-15 1209-20] ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ . _ "ವೆಚ್ಚ 
ಇ § ಜ 


4 


3 } ” SE I if | [F1 [Ee 
Wt ಕಳಾ ನಕರ ನಡವನರನಗರಗ್‌ ಂಡಾದ ರತನ ಪಾಂಡು [70.00 ~T—oe [XU 05 0ರ 755 0ರ ee — ಮರು: 


ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 161ರಲ್ಲಿ ಚೆಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬದಲಾಗಿ: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ Ni 8.20 
ನಿಂಬರಗಾ ಗ್ವಿಮದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಲಕ್ಷ 

ಅಕ್ಕ ಸರ್ವೆ ನಂ. 2/ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ವೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


p . . 0.00 0.00 30.09 0.00 30.09 oo -] ಪಗತಿ ಫ್ಲೌಡೆ f 
ಯೋಜನೆ ತಾಂಡಾ (1ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಮ ಸರ್ವೆ ” , 


ನಂ. 62. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೊನಕ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 62, ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 56ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


19 ಆಳೆಂ। 0.43 2906 . ಫಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ; 
ಯೋಜನೆ |ತಾಂಡಾ (॥ರಲ್ಲಿ . ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ' 
ಬೇವಚಂದ ಸರ್ಮೆೇ ನಂ. 56, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲು ಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಸುಭಾಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56, ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ ತಂದೆ 
ಸುಭಾಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. 56ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ `ತೆರೆದ ಭಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
(ಎಸ್‌.ಪಿ) 


20 ಆಳಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳೆಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿ TS) 70.00 0.00 — 0.00 0,00 [ 0.00 0.00 — -— ಟೆಂ 

ಯೋಜನೆ |ತಾಂಡಾ-।, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬೂರು ತಂದೆ ನಾಮಾ k n * ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 
ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.61: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ" ಬಾವಿ - j 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


py 


6; 
ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಯೋಜನೆ [|ಶಾಂಡಾ-!, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ನಾಮಾ 
ರಾಥೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ.60. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


22 


ಆಳಂ: ತಾಲೂಕಿ ನ 3ರ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು! ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


- ು 
. ]ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
§ « ಈ PM | $ 


113 £ ಕ 


_ 


ಕಮ 


ಸಂ. 
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ಆಳಂದ 


ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/2, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಗಂಡ 
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 0/1. ನಿಂಬೆವ್ದ ಗಂಡ 
ಪರಮೇಶ್ವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 110/ಆ, ಇಟಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ವಿಠೋಬ ಹರಿಜನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 10/೨ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಚೆಳೆಮಗಿ ಗಮದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಥಾವರು 
ರಾಠೋಡ ಸರ್ನೆ ನಂ. 387/7, 387/, ದೇವಿದಾಸ 
ತಂದೆ ರೂಪಸಿಂಗ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 31/ಡ ಇವರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ny ಶ್ರೀ ುಲ್ಲಕಾರ್ಜುನ ೦! 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124. 124/2 
ಬಾಬು ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 124/4, 
ಮಹಾನಂದ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
124/1, ಕರಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 12410, ದ್ರೌಪತಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸನಾದಿ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 124/ ಇವರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಚವ್ಹಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60/ಗ, ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ಹಾಣ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/ಇ, ರಾಮ ತಂದೆ 
ಚಂದು ಲಮಾಣಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 59/ಅ, ಶಂಕರ ತಂದೆ 
ತುಕಾರಾಂ ಚವ್ಹಾಣ ಸರ್ಮೆ ನಂ: 811ಕ ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ 


49.00 


0.00 0.00 


0.00 


0.00 0.00 0.00 
RN 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 
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ರಡರ'ಪ್ರಸಹಳ್ಲಡಿ] 


ಕಮೆ'] ತಾಲ್ಲೂಕಿ 7 ರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೆಚ್ಚಿ - ಕಾಮೆಗಾರಿಯೆ ಹಂತ ಷರಾ 


ಸಂ. . ಮೊತ್ತ (ರೂ. [TET 206-17 7 07-208-9 TO5-0T] ಟ್ಲಾರ ಬಟ್ಟು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ' \ ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10) 
i 7 3 4 5 TT Fj FT TP |p) 


27 ಆಳಂದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |ಸನಗುಂದಾ ಗ್ವಿಮದ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದ ಮೋನಪ್ಪ ಸರ್ವ 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 
ಯೋಜನೆ ನಂ. 58/1 ಒ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗೇಶ ಸರ್ವೆ ನಂ. - ' 
58/4, ವಿಠೋಬಾ ತಂದೆ ಭಾಗಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 58/ಐ 
ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಯೋಜನೆ |ರಾಥೋಢ ಸರೆ ನಂ. 371 ಮತ್ತು 379, 
ಪಿಂಪಲಾಬಾಯಿ ಗಂಚ ಮಾಣಿಕ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 378/1, 379 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ .ತೆರೆದ 
ಬಾವ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಟ್ಟಿ 
- FS ks 
28 ಆಳಂದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಬಳಮಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕರಾವ] 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 [i - 8 ಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


29 


.ಕ. ಸಲಗರ (ತಾಂಡಾ) ಗ್ರ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀ ವಂಕಟ 0. 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 — - ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ 
ಯೋಜನೆ [ತಂದೆ ಪೂಲಸಿಂಗ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 144 ಇವರ s _ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ. ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


30 ಘಟಕ]ನ ತ್ರೀ ಪೌಮಶಾಂಗ `ತಂಡಿ`ತರಣಕ್ಟ್ಗ 30ರ [XO ಅಂದಾಜು`ಪೆಟ್ಟ 
ಯೋಜನೆ ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 297 ಮತ್ತು 310 ಇವರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಹೊಲ್ಲದಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 
¢ ಸ ಆದಪ್ಪ ್ಲೂಃ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 123 ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ "ತರೆದ ಬಾವಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
.[ಮೂಲಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. | - 
32 ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹೇರೂರ (ಬಿ). ಗ್ಲಿಮದ"ಹ ಪ್ರ ತಂದ ಶೇಕಪ್ಪ ಸರ್ವ್‌ 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — Ws ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 241/2 ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ pf ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ' 
K - » 
10.00, 0.00 0.00 0.00 ರು ಟಂಡರ 
. ' ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 
34 ಕಲಬುರಗಿ ' | ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ [ಹೆಣಸಿಹೆ ಷನ್‌ ಗ್ರಿಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದ 20.00 0.00 0.00 0.00 . 0. ತಿಯಲ್ಲ 
' ಯೋಜನೆ [ರಾಯಪ್ಪ ನಾಯಿಕೋಡಿ ಸರ್ವೇ ನಂ. 31/5 ಇವರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
" |ಫೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
[SS NS _ 
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ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ.(ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2015-16 "ನೀ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


ರಾಣಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ರ. 135 ಇವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ 
ಬಾವಿ 'ಮೂಲಕನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಯಾತನೂರ]|` 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ps £ — ನಂಡರ ಪುಕ್ರಿಯೇ 
, |ಗಾಮದ ಶ್ರೀ: ಬಸಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸಿದ್ದವ್ವ ಸರ್ವೆ ನಂ : i 
149/೪ ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) K 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗೆ 0.00 0.00 0.00 0.00 pS ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಮರೆಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 23ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಹೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ" ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಗಿ 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0,00 - ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಚಿತ್ರಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. ' 
23/೪೪ ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಡೂರ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ 8.00 - ವ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಎಸ್‌.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶೀ. ಚೌಲಪ್ಪಾ (ದೌಲಪು ತಂದೆ ' k | 
ಮರಳಪ್ಪಾ ಮದನಕರ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34" ರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ | ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಕಡಬ್ಬ್ಯೂ- 

₹00 ಪ ವ್‌ ನವಾಗಾರಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
129ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲ್ಯನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 4 

A | al 


3 (s : 116 


ಸಂ. 


ಕವ್‌ 7 ತಾಲ್ಲೂಕ 


43 


ರ್ಗ 


ಯೋಜನೆ 


ಕಾವಾಗಾರಿಯ`ಜಿಸೆರು 


ಅಂದಾಜ್‌ , ಪಚ್ಚಿ ನಾಮಗಾರಿಯೌಹಂತೆ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. MET TNT T208-5 7205-20] ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು | ಮೌರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ| ಪ್ರೆಗತಿಯೆಲ್ಲ 


ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


PESTS 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ವೆಚ್ಚ 


(6+748+9+10} 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬೈಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹಳ್ಳೇಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
18ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ' ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕೆಡಬ್ರ್ಯೂ-1) 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) f 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) " 


42 ವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿ ೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಡಾ 8.00 
ಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 191ರ 


7 8 9 
0.00. 0.00 0.00 0.00 


10 11 12 13 14 
[XXN [XS - We ಾವಗಾರ 
- ಪ್ರೌರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿಬೆ 


ನಿಕೇಷ ಘಡಕ]ಲಬುರಗ ವತ್ಸ ಪವರ ತಾಮೂಸಸನ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಷದ ₹00 


ಶ್ರೀ. ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಲಾ ತಂದೆ ಮಾರತಂಡಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 77ರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ - ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ನೀರಾವರಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪರಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
26ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಶಿ. ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮುದುಕಪ್ಪಾ ಸರ್ವೆ 


ನಂ. 272ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ) 


ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಸೌಲಭ್ಯ 


ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನೀರಾವರಿ 
(ಕೆಡಬ್ಲೂ $D 


0.00 


EO 


0.00 404 


0.00 4,04 


0.00 
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D 


[XE p7 pr ನಾ 

4 ಪ್ರೂರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
0.00 — -— ಕಾಮಗಾರಿ zl] 
; | ಪೊರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


[5 


k (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) | ೫ 


x 


ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರಮ ಇಷಾ 
ಸಂ, ೫ 


| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
2017-18 | 2018-15 2019-20 ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ x 

ವೆಚ್ಚ 
(6+7+8+9+10) 


47 ಜೀವರ್ಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕಕಲಬುರೆಗೆ`ಜಳ್ಲ ಷೌವರ್ನ ಸಮಾ *ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 6.00 0.00 0,00 0.00 2.55 0.00 2.55 — ಪ್ರಗಿತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಯೋಜನೆ |ಶ್ರೀಮಶಿ .ಶಂಕ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲಕಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 105ರ £ 

ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


48° ಜೀವರಗಿ ಎಶೇಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ್‌ "ಜೇವರ್ಗಿ `ತಾಲೂಕನ ಕೋಢಪಾರ 10,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 » — — ಕಾಮಗಾರಿ 
ಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಬಾಯಿ - ಗಂಡ ಮರೆಪ್ಪಾ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಸರ್ವೆ ನಂ. 353ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. lcs ತಂದೆ ಬಾಬು ಸರ್ವೆ. ನಂ. 
751ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪಲ್ಯನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


— — ಕಾಮಗಾರಿ 
' ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಾ ಪಗಾಮಾಶಷ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ರ ಸರ್ವ 
ನಂ. 0ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾ ನದಿ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


"ಸರೆ: ನಂ. 13 'ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಛಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ). ‘ 


[ 
pe 


| 118 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಂರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ .ಹಸರ 3 ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಸ ಜನಾ 


ಸಂ. " ಮೊತ್ತ (ರೂ. [OER TOT TAT 06-5 7205-20] ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು | ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 p ' x ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
5 - ವೆಚ್ಚ (6+7+8+9+10) 


53 ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಚಿತ್ಪಾಃ ರೆ, ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಚೋಳಿ 10.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — _ ಪ್ರುಗತಿಯಲ್ಲದ 
ಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮ್‌ಪ್ರಭು ತಂದೆ ; p 3 
ಕುಮಾರಲಾಲ್‌ ಸರ್ವೆ ನಂ. 197/2 ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ, (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
33 ಇಫನಷಾ ಕಷ ನರದು ಗ್ರನಾದ ನ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ಯೋಜನೆ, ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 112 ಇತರೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
| 36 ನವಾರಕಗ ನಷ ಘರ ಗಲಬಾರಗ ಜನ್ನ ಕಂದ ಲನ ಡಮ್‌ 1000 03ರ 00 | KI 7 035 77 ಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಲಿರಾಮ್‌ ' | 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 169ರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ’ 
| 
ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ). p 
57 ಕಲಬುರಗಿ | ವಿಶೇಶ ವ ಕಲಬುರಗಿ "ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರೆಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಕೂರ 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 FS KN ಜ್‌ ೦ಡರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇ 
ಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವೀಂದ್ರ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ಸ.ನಂ.36/2 Ky 
ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ '; 
; 4 
58 ಲಮರಗೆ [x ್‌ - ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
’ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


59 ಕಿಲಬುರಗಿ 


ಅಂದಾಜು`ಪೆಟ್ಟಿ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ನೀರಾವರಿ 


119 


63 


ಅ 


ಜಲ 


ea ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ 
ಹರಳಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 99/4ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಫ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಹೊಳ್ಳರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹರಿಯಾಳ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
601ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ pa ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ವಶೇಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಫೆಜಲಿಷೊರ್‌ ಕಾಮೂ ದೇಸಾಯಿ 


ಯೋಜನೆ [ಕೊಳ್ಳುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಳ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ 


(ಫಕಿರಪ್ಪ ರಾಮಣ್ಣ) ನಡುವಿನಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68 
(117~-7)ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ತಾಂಡಾದ ಶ್ರೀಮಶಿ. ಮೊಹನ ಗಂಡ ಭೀಮೂ 
ರಾಶೋಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ್‌ "ತಾಲೂಕ ತ್ರರಗಾಂವ 
ತಾಂಡ (ಲಾಡ ' ಚಿಂಚೋಳಿ) ಶ್ರೀಮತಿ. ಹಿರಾಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಭೀಮೂ ರಾಠೋಡ ಸರ್ಮೆ ನಂ. 247 (246/4) 
ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


10.00 


led 


0.00 0.00 


0.00 


0.00 
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0.00 


(6+7+849+10) 


0.00 


ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರೊರಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


73 


74 


75 


೦ದ 


ಇಾವಾಗಾರಹ'ಹೆಸರು 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಧನಸಿಂಗೆ ತಂದೆ ದೇವಾ ರಾಠೋಡ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 8ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಜಗನು "ರಾಕೋಡ Ki 


106೦ಲ್ಲಿ ಚೆಕಡ್ಕಾಂ 


೬ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀಳಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 194ರಲ್ಲಿ ಚೆಕಡ್ಯಾಂ 


ಅಂಬವ್ವ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕವಾಡ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
107ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಶ್ರೀ. ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಮಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕಾಳಕಿಂಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
॥4ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಕಲಬುರಗಿ” ಜೆಲ್ಲೆ" ಆಳೆಂದೆ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿಯಾಳ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಠಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಸರಸಂಬಾ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 84ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಕ|ಪಾಲೆಗಾಂವೆ ಕ್ರಿ, ಮಹಾದೇವ ತಂದ ಬಸಣ್ಣಿ ಕಾಂಬ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 8೦ಲ್ಲಿ ಚಿಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ: 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ `ಆಳಿಂದೆ” ತಾಲೂಕಿನೆ ರುಳಕ (ಕ) 
ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಕೋಟಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
60ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


5.00 


5,00 


5.00 


2015-16 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 
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0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 - 


ತಿಯಲಿದ 


ತಿಯಲ್ಲಿದ 


ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ 


uw 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 


SE 


16 


೪೦ದ ವಿಶೀಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳೆಂದ ತಾಲೂಕಿನ `ಚೆಳಮಗಿ[ "30.00 0.00 

§ ಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮಠಿ. ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಂಡಪ್ಪ K 

ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 14, ಶ್ರೀ. ಚಂದು ಚಿನ್ನ ರಾಠೋಡ 

ಸರ್ವೆ ನಂ. 14, ಶ್ರಿ. ಘಂಟು ಚಿನ್ನ ರಾಠೋಡ ಸರ್ವೆ § k 

ಸಂ. 15, ಶ್ರೀ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಂಡಪ್ಪ ತಳಕೇರಿ ಸರ್ವೆ |, 

, |ನಂ. 16/2 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) » 
Fe Mh 


ಆಳಂದ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ರ ಸರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ಂದ ತಂಬ sw Kf 0.00 


ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಶ್ರೀಶೈಲ್‌ ಕಾವಣೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
೨3ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ ಸರ್ಮೆ 
ನಂ, 28, ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿಜಾಬಾಯಿ ಭೀಮಶಾ ಕೋರೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 28, ಶ್ರೀ. ಗುರುನಾಥ ಭೀಮಶಾ ಕೋರಿ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 28, ಶ್ರಿ. ಭೀಮಶಾ ಶರಣಪ್ಪ ಕೋರೆ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. ` 32ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ 
ನಿಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಮಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಪ್ಪೆರಾಯ 
ರಾಮನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 503, ಶ್ರೀ. 'ೋಕೇತ' ತಂದೆ 
ಪರಶುರಾಮನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 496 ಶ್ರೀ. ರಾಧಕ್ರಿಸ್ಲಾ ತಂದೆ 
ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಧನ್ನಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 307, ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ, 
ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 305ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌ಸಿ.ಹಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 
ಸೂಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ET ; 
— pe ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - f - ಅಂದಾಜು ಪುಟ್ಟಿ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
0.00 50.46 }- 0.00 "50.46 — ತಿಯಲ್ಲಿದ 
0.00 44.48 — ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
» 
0.00 0.00 50.29 0.00 50.29 — ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
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ತಾಲ್ಲೂಕ ಸಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
2 3 
ಆಳಂದ `Tವಿಕಾಷ್‌ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ 
ಕಲಬುರಗಿ [ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ 


1 


ಗಾಡ್‌ ] 


4 
ಚಂಚೆನಸೊರ ಗ್ರಾಮದ "ಸರ್ವೆ ನಂ. 447 ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಪಾಲ ತೆ ರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆತ್ತಿರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ವ 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೈಟ್‌ ನಂ. 


ತಾಲೂಕಿನೆ 
ಶ್ರೀ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ' ಮೊಂಗೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 
ಮೊಂಗೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ' 


86 


(ಬಿ), ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣರಾಯ ಕೆರಮಗಿ ರವರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಮಧ್ಯೆ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ರೂ, 12.00 ಲಕ್ಷ 
(2). ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯೋಗಿ ಹಡಗಿಲ 
ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂಲ 16.00 ಲಕ್ಷ ಬದಲಾಗಿ 
ಶರಣಸಿರಸೆಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ವಮೂರ್ತಿ ಎಸ್‌.ಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ನಾಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 
ಫ 7 
₹5 [) 
[A ಕರ 
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2018-19 | 2019-20 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹಂತೆ 


| ಒಟ್ಟಾಃ ಒಟ್ಟು 
ವೆಚ್ಚ 
(6+7+8+9+10) 


[Nl 12 13 


ತಿಯಲ್ಲಿದ 


5 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ 


ಜಮೀನಿನ ' ಹತ್ತಿರ ನಾಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹುಣಸಿನ ಹಡಗಿಲ ಗ್ರಾಮದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾರಂಜಿ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ನಾಲಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ: 
ಹುಣಸಿಹೆಡಗಿಲ್‌ ಗ್ವಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಮಾಲಗತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಸಿ.ಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿ.ಿ.ಬಿ. 
ಬದಲಾಗಿ: ಸೊಂತ 


200.00 


166,73 


ಐಷ್ಮಾಕಐಚ್ಟ 
ವೆಚ್ಚ 
(6+74+8+9+10) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಷರಾ 


ಹಿ 
2017-18 T 2018-19 ಟ್ರು 


[3 


ಇಚ್ಛಾ ಬ 
ನೆಚ್ಚ 
(6474849410) 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 


ಘಟಕ ಲಬ ಜಿ : 
ಯೋಜನೆ |(ಎನ್‌) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ' 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದೆ" ತುಕ್ಯಾ ರವರ 


) 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗಜಾನಂದ ರೂಪಾ ರವರ 


ಜಮೀನಿನ ಕುತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
~ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


37 ಚತ್ತಾಷೂರ ನತೌಷ ಘಟ ಲಬಾರಕನ ಪೆಲ್ಪ ಚತ್ತಾಪೊಕ ಫಾಲಾನಯೌಾಗಾತ 60.00 0.00 


ಯೋಜನೆ |ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ (ಶಿವನಗರ) ದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 
ಗಣನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ): 


ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿಯ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ' 


167.90 167.90 


ಕ ಸು! 
ಗಾನದ ಹತ್ತಿರ. ಸೀಮೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು. 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌ಸಿ.೬) 


101 ಸೇಡಂ ವಿಶೇ: ಟಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡೆಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡತಾಳ ಗ್ರಾಮದ 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ| . 


ಯೋಜನೆ |ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 


102 ಸೇಡಂ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಡಂ ತಾಲೂಕಿ: ಕುಕ್ಕುಂದಾ] 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ್‌ - ೦ಡರ 
ಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಳಿಯ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು 
p ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
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ಕಾಮನಕಹ್‌ ಸರ ಅರದಾದ ಪ ಕಾವಾಗರಹ್‌ ಹತ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. [ETI OTA TOES ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಣಗಾಂಡಡೆT ಪ್ರಗಕಿಯ್ಸಾಡೆ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ವೆಚ್ಚ a (6+748+9+10) 
103 | ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಶೇಷ 0.00 . 0,00 25.44 0.00 25.44 - ಪುಗತಿಯಲ್ಲದ 
4 37 353 y ಪ್‌ 
| 516 | ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ`ಒಟ್ಟು [7 EAN $64.72 2275.9 | 3.199. 442 Es 


ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಹಣಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 177 
ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು . 


ಸಮ್ಮ ಗಿ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 508 ಭೀಮಾ ನದಿಯಿವಿದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


11.35 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


ವನಿತ ಸರೆ ನಂ. 514 ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕಚೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ೦ದೆ 
ಯೋಜನೆ [ಹಣಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 407 ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಒದಗಿಸುವುದು. | ER | BR 
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[ತಮ] ತಾಲ್ಲೂ ಶ್‌ ಕಾಮಾಗಾರಾಹ್‌ ಸಸರ" —T ಔರದಾಜು"T ಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ'ಹೆರತೆ ಷರಾ 
WN ಮೊತ್ತ (ರೂ. [ER TOA T 7 TORS TOTO ್ಞಾರೆ ಒಟ್ಟು] ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
್ಥ ವೆಚ್ಚ _ (6+7+8+9+10) 


6 ಜೇವರ್ಗ್ನ | ಗಿರಿಜನ ಉಪ |ಖಾದ್ಮಾಪೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ| 1.00 0.00 0.00 1.91 0.66 4,39 6.96 ಪೊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 1 ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. A N 


‘p ಜೇವರ್ಗಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಡೊರೆ"' (ಎಸ್‌,ಎ.) ಗ್ರಾಮೆದ ಶ್ರೀ ದೇವಣ್ಣಾ ೦ದೆ 7.00 0.00 0.00 0.00 - 6.12 0.00 6.12 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಚೌಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 34 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ % 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು % 


ರಂಗಪ್ಪ ಡೂ. ಸರ್ವೆ ನಂ. [23 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


9 ಜೇವರ್ಗಿ ಗಿರಜನೆ`ಉಪೆ |ಹಾಲಗೆಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದೆ ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದ ಭೀಮರಾಂ 8.00 0,00 0.00 0.00 6.31 0.00 6.31 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ - 
ಯೋಜನೆ [ಸರ್ವೆ ನಂ. 1/ಉ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


10 ಜೇವರ್ಗಿ [ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ|ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮೆದ ಹಣಮಂತರಾಯ ತೆಂದೆ 7.00 0.00 0.00 0.00 4,20 0.00 4.20 ~ ೈಗಿತಿಯಲ್ಲದ 
ಯೋಜನೆ [ಭೀಮರಾಯ ಸರ್ಮೆ ನಂ. ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ | 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸರ್ವೆ "ನಂ. 136 ಪೈಪರ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


12 ಜೇವರ್ಗಿ |ಗಿರಿಜನೆ ಉಪೆ [ಹಾಲಗಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣ ೦ದೆ "ಶಾಂತಪ್ಪ ಸರ್ವ 7.00 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00 5.54 ರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಮಾ 
ಯೋಜನೆ |ನಂ. 137 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ "ಘಾಲಭ್ಯ ” 
ಒದಗಿಸುವುದು 
13 ಜೇವರ್ಗಿ `”1'ಗರಜನೆ ಉಪೆ |ಹಾಲಗೆಡ್ಡ್ತಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಕಾಂತ ತಂದ ರುಲಿಂಗೆಪು। 6.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 2.27 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಈ 
ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 122 ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 4 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


14 ಜೀವರ್ಗಿ ಗಿರಿಜನ ಉಪ |ಹರವಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶೋ ೦ದೆ FR 0,00 0.00 0.00 2,30 0.00 2.30 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ — 
ಯೋಜನೆ |ಹಣಮಂತರಾಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 201 ನದಿಯಿಂದ 
ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಸಕ ಆರರಾದ F - ಗಾಡ್‌ ಷರಾ 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. [OTE TIE TOE TET ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಟ್ಟು] ಪೂರ್ನಸಾಂಡಡೆ] ಈಹಯಕ್ಲಡ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ. ವೆಚ್ಚ oo 
ವೆಚ್ಚ | (64+748+9+10} 
A A NS SN EN AN LN EN 
15 ಆಡಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪ |ಅರಬೂಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ`'ಶ್ರೀಕೈಲ್‌`'ಹಾಗಾ`ಇತರರ[ 00 "0.00 0.00 028° {| 6.48 0.00 6.76 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — 
ಯೋಜನೆ |ಸರ್ವೆ ನಂ. 26 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ : 
ಒದಗಿಸುವುದು. ' 
16 ೀಡಂ. -| ಗಿರಿಜನ ಉಪ.[ಅರೆಬೆ 'ಮೃನಳ್ಳಿ ಸ್ರಾಹದ ಶೀ ಮಾನಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾ ಪ್ರ; 1000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ~ ಬದಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಯೋಜನೆ [ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 26/2 ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ’ . > ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. ' } 


0.00 0.00 2.25 0.00 2.25 ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ — 


ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಹಣಮಂತ, ಮಹಾಬೇವಿ ಕಿರಣ, ಮಾರುತಿ ನಾಗಣ್ಣ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 123, 44, ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
[ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಸಿದ್ದರೆ , . . . ; , . — ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಪುಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 37 ' 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ > 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದೆಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
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ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಸಂಗಮೇಶ 


ಸಾಲುಂಟಗಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.101 (102/2) ರ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


24 
25 


26 


27 


ಅಫಜಲಪೂರ 


ಆಳಂದ 


ಆಳಂದ 


ನಿಕಜನ್‌ಇಪೆ 
ಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉ: 
ಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಫ 
ಯೋಜನೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉ 
ಯೋಜನೆ 


ವಲ  ಗಾಣಗಾಪೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲ್ಲವ್ವ 
ಗಂಡ ದೇವಪ್ಪ ವಡಗೇರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.211ರ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತಂದ ಬಸವರಾಜ . 


ವಲ ಗಾಣಗಾಪೂಃ 


ಹಾಗೂ ಇತರರ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ. ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರುಳಕ (ಕ) 'ಪಾರದಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೈ 
ಸಿದ್ದು ಪವಾರ, ಇಕ್ಕಳಕಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 46 ಹಾಗೂ 
ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಅಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ಕಷ್ಟ್‌ ಜಮಾದಾರ 
ಸರ್ವೇ ನಂ. 13 ಹಾಗೂ ಇತರರ "ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಜವಳಿಗಾ (ಈ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದತ್ತು ವಿಂದ 
ಜಮಾದಾರ ಸರ್ವೆ" ನಂ. 90 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 


ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶಿವೆಶರಣಪ್ಪ; ೨.0೦ 
ತಂದೆ ಕೊತಲಪ್ಪ ಪುಜಾರಿ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.32ರ 


8.00 
\ 


8.00 


8.00 


0.00 


0,00 


0.00 


0,00 , 


0.00 140 


0.00 


0.00 
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0.00 


4.62 
0.00 0.00 
0.00 0.00 


[A = ತಯಕ್ಲಡ 


0.00 KN pl 


0.00 - ದ 


ಷರಾ 


ವಿದ್ಯಕ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯತ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕರಾರುಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ : 


ಕರರ ಒಪುಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ 
ಬೇಕಾಗಿದೆ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ಯಾಗಿದೆ 


SST Te 
ಚ್ಚ 


ರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 7 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
ವೆಚ್ಚ 
12 13 14 
p _ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸೌ 0.95 0.00 0.55 - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 76/5 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 'ಹೌಲಟ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 
[XT 00 0.00 ವ್‌ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಂಜೂರಾತಿ 
ಯಾಗಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ.ಗುರುನಾಥ `ತಂಡೆ ಬದರ್‌ ಪಾ 
ಯೋಜನೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಬಸನಾಳ ಇವರ ಸರ್ವೆ ನಂ.27ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಹಾಗೂ “ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ .ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
"ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಣ್ಣಾ। ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


33 ಕಲಬುರಗಿ ಫ 10.00 . 4 H - ಜ್‌ 


ಹಾಗೂ ಇಶರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 
y a 


ನೀರಾವರಿ. ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
278 8.65 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ pe 


ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮ 
'|ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹಣಮಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮಿಸನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
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36 


37 


39 


Fl) 


ಸಂ. 


[al 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


"ಕಲಬುರಗಿ 


ಕಲಬುರಗಿ 


ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಬೇಡರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಡೊಂಗರಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮದ "ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ 
ಬೇಡರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸಾವಳೆಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ 
ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಕನಗೊಂಡ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ. 349ರ 
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸಂಜಿಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 98ರ ಹೊಲದಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ವಿದ್ದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಣ್ಯ 
ಹೊಲದಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ವಿದ್ದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 
ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ) ಕರೆದು ವಿದ್ದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ 


ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಪತರ್‌ ಕಾಮಾಗ್‌ರಿಯ`ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು 
ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 4 | 3 
ಗಿರಿಜನ ಇಪ್‌ಮೆಹೆಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಉದೆಯಕುಮಾರೆ ತೆಂದೆ| 1000 
ಯೋಜನೆ - |ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಗಿರಿಜನೆ ಉಪ |ಡೂಂಗರಗಾಂವ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ಸಪ್ಪ  ತಂದೆ| 1000 
ಯೋಜನೆ [ಹಣಮಂತಪ್ಪ -ಬೇಡರ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನಿಗೆ 
| ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ 


10,00 


6.00 


2015-16 ನೀ 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ವೆಚ್ಚ 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


2016-17 


7 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


8 
0.00 


191 


. 0.00 


0.00 


10.00 


0.00 


0,00 
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. 0.00 


2017-18 1 2018-19 | 2019-20 


0.00 0.00 


0.00 0.00 


0.00 0.00 


5.03 0.00 


ವೆಚ್ಚ 
(6+7+8+9+10) 


1 


AN LS NN 


0.00 


191 


0.00 


5.03 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹರತ 


ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು | ಪೂರ್ಣ 


ಷರಾ 
ಅಡಿಡೆ ಠಯಾಲ್ಲದೆ 
12 13 
py — ಬದಲ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ತಿಯಲ್ಲುದ 


ಬದಲ ಪ್ರಸ್ತಾಃ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


e- Uy 


Co SN NR NO 


'|ವಿದ್ದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 234ರ ಹೊಲಲಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 1644ರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ, ಬಾವಿ 
ಕೊರೆದು ವಿದ್ದುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 62ರ 200 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


is ಸರ್ವೆ ನಂ. 6೧ರ 4 4.00 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 6ರ 7.04 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ತೆರೆದ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ 


ನಂ. 6h ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 19 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 
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ಕಾಜ ನಾಕ ಹಂತ 


ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟು | ಪೂರ್ಣ: 


(6+748+9+10) 


ಂತಡ್‌T ನಗತಯಕದೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


p 


54 


58 


59 


60 


61 


[ತ್ಸ ಾರ್ಷಕ ಕಾವಾಗಾಕಿಯ`ಹೆಸಹು 


ಬಾರುತಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


7 


ಒದಗಿಸುವುದು 


ತಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಗುರಪ್ಪಾ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 37 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 


ಶ್ರೀ. ಕಾಶಣ್ಣ ಅಂಜಣ್ಣ ಸರ್ವ 
ನಂ. 27 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 8 ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 


ತ್ರೀ ಕಮ್ಮ: ಗಂಡ 
ಮಲ್ಲಪ್ರ್ತ ಸರಿ ನಂ. 12 ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನೀರಾವರಿ ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕರದಾ' ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನವ್‌ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕೋರವಾರ ಗಾಮದ ಹುತ್ತಿರ ತಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ 


ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಕರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪೆತ್ತಿರೆ ಬಿಸಿಬಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿಗ್ಗಾಂ: ಗಾಮದೆ ಹೆತ್ತರೆ ಆಣೆಕೆಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 
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ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಯೋಜನೆ [ಕಾಮಗಾರಿ 


Wiad iW 
ಚಿಂಬೋಳಿ | ಗಿರಿಜನ ಉಪ [ಜಿಂಬೋಳಿ ಸಾಮಾ ಲಾಪೂರ ' ಗ್ರಾನ 50.00 0.00 
' ಯೋಜನೆ [ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ರಾಣಾ 


Ceo 


ಸರ್ವೆ ನಂ. 311 ಮತ್ತು 36 "ಹಾಗೂ ಇತರರ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 
ಬದಲಾಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರಡಗಿ ಗ್ರಿಮದ 
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗಂಡ ನಂದಕುಮಾರ, ಶಶೀಕಲಾ 
ಗಂಡ ಕಾಶಿನಾಥ, ನಂದಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪರಮಣ್ಣ, 
ಅಕ್ಷಯ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 16/1, 16/2, 163, 16/4, 16/56 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೀಮಾನದಿಯಿಂದ ಪೈಪಲೈನ ಮೂಲಕ 
ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ಧೀಮಪ್ತಾ ಕವಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 22/ ಮತ್ತು 22/2 
ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಪೈಪಲೈನ್‌ 
[ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವದು 
(ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಬದಲಾಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಜಾಪೂರ ಗ್ವಿಮದ ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ: ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ 
ಬರಿಗೇರಿ,' ಸರ್ವೆ ನಂ, 74/4 ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರೆದ 
ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೊರಕಾತಿ 
ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ, 
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ಕವಗ ತಾರಾ ಲ್‌ ನರ್ಷಕೆ ಕಾವಾಗಾರಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 


2015-16 
ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ 


ಮೆಚ್ಚ 


ಇಾಮಗಾಕಯ ಹಂತ 
ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ'1 ಪ್ರಗತಿ 


ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿ 
(ಎಸ್‌.ಎ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ 
ಸಣ್ಣಬಸವರಾಜ ಸರ್ವೆ ನಂ. ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಪೈಪಲ್ಯನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


a ವರ್ಗ '[ಗರಿಜನ ಗಪೆ ಲಬಾರಗ ಜಿ ವರ್ಗ ತಾಲೂಕನ `ಹಾಲಗೆಡ್ಡಾ 
ಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
' 190ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಪಡದ ಹಳ್ಳಿ ಸೀಮೆ) ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ 
_ ಬಸವರಾಜ ಸರ್ನ್ದೆ ನಂ. 23ರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ 
ಪೈಪಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ನಾಯಕೋಡಿ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 78/2ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


7 `[ಅಫೆಜಲಿಪೊರೆ! ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ [ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಿ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿ ಅವರಾದ 12.50 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 — F ತಿಯಲ್ಲದ 

' | ಯೋಜನೆ |ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಯಕೋಡಿ $1 i 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 781ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌: ಜ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


8 ಆಳಂದ ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ7ಕಲಬುರಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳೆಂದ ತಾಲೂಕಿ ಖಂಡಾಳ 5.00 [7] 0.00 
ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಮು ತಂದೆ" ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಮಾಬಾರ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 40ರಲ್ಲಿ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


5 ಳಂ ಗನನನ ಉಪ ಕಲಬುರಗಿ `ಜಿಲ್ಲೆ"'ಅಳಿಂದೆ 'ತಾಲೂಕಿನೆ ಸಾಲೇಗಾಂ 500 005 00 
ಯೋಜನೆ |ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಗುಲಾಬ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಬೇಡರ ಸರ್ವೆ 
ನಂ. 107ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ x 


ತಿಯಲ್ಲಿದ 


10 ಆಳಂದ ಗಿರಿಜ: ಪೆ1ಕೆಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲ ಅಳಂದ ಶಾಲೂಕಿ ಸೀರವಾಡಿ 5.00 0.00 0.00 : 0.00 0.00 0.00 ಈ 
ಯೋಜನೆ [ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ವಿಠಲ್‌ ತಂದೆ ದೌಲಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
296ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


135 ಸ 
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pe 


ಕಲಬುರಗಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹುಲ್ಲೆ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 565ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲಬುರಗಿ `'ಜಿಲ್ಲೆ ಆಳಂದ್‌ ಇಮಾ ಸೀರವಾಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತು. ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ 
ಸಿರ್ಶೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 304ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
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